DZIENNIK URZĘDOWY. 


MINISTERSTWA BUDOWNICTWA 
I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 


Warszawa, dnia 15 lutego 1958 r. Nr 2 Poz. 7 — 13 
TREŚĆ: 
Zarządzenia Ministra: Okólniki Ministra: 
Poz. 7 — nr 16 2 31.1.58 r. w sprawie badania sprawo- Poz. 11 — nr 4 z 5.II.58 r. w sprawie ewidencji i kontroli 
zdań finansowych za rok 1957 przedsiębiorstw | ilościowej e i 
aj 7 s | wej zaplecza tymczasowego w przedsię- 
resortu Ministra Budownictwa i Przemysłu Ma- biorstwach budowlano-montażowych 
teriałów Budowlanych, działających według za- r 
sad rozrachunku gospodarczego. : 
A Poz. 12 — mr 5 z 4.11.58 r. w sprawie zasad i trybu roz- 
Poz. 8 — nr 21 z 7.I1.58 r. w sprawie zasad wynagradza- działu izb uzyskanych z budownictwa realizo- 
nia biegłych powołanych w 1958 r., do udziału wanego przez Zarząd Osiedli Robotniczych na 
w komisjach rewizyjnych przedsiębiorstw pod- terenie całego kraju z wyłączeniem m. st. War- 
ległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu | szawy. 
Materiałów Budowlanych. | 
Poz. 9 — nr 25 z 11.II.58 r. w sprawie zmiany branżo- 


wych planów kont. 


Zarządzehie Ministrów: Budownictwa i Przemysłu Ma- 
teriałów Budowłanych, Gospodarki Komunalnej i Prezesa 
Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury 


Poz. 10 — z 30.1.58 r. w sprawie stosowania katalogu sto- 
tarki typowej. 
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ZARZĄDZENIE nr 16 MINISTRA BUDOWNICTWA 
I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 


z dnia 31 stycznia 1958 r. 


w sprawie badania sprawozdań finansowych za rok 1957 

przedsiębiorstw resortu Ministra Budownictwa i Przemysłu 

Materiałów Budowlanych, działających według zasad roz- 
rachunku gospodarczego. 


(Znak: KS-3/58) 


W związku z przepisem $ 15 zarządzenia Ministra Finan- 
sów z dnia 22 sierpnia 1957 r. w sprawie składania, ba- 
dania, przyjmowania i zatwierdzania sprawozdań finanso- 
wych (Mon. Pol. nr 73, poz. 443) zarządza się, co następuje: 


$ 1. 1. Dyrektorzy centralnych zarządów (zarządów) 
powołują komisje rewizyjne do badania sprawozdań finan- 
sowych przedsiębiorstw, wymienionych w wykazie, uzgod- 
nionym z Ministerstwem Finansów i Najwyższą Izbą Kon- 
troli, stanowiącym załącznik do zarządzenia, oraz wyznaczą 
przewodniczących tych komisji. 

2. Przewodniczącym komisji rewizyjnej powinien być 
przedstawiciel właściwego centralnego zarządu (zarządu). 


$2. 1. Do udziału w komisjach rewizyjnych, dyrektorzy 
centralnych zarządów (zarządów) powołają biegłych, w ilości 
uznanej przez siebie za konieczną, do zbadania rocznych 


bis Bibi, Jag 


z "l = PATTA Ni 


Poz. 13 — nr 6 z 4.1.58 r. w sprawie zasad i trybu roz- 
działu izb uzyskanych z publicznego budow- 
nictwa mieszkaniowego na terenie kraju, z wy- 
łączeniem m. st. Warszawy, realizowanego w ra- 
mach resortowego planu inwestycyjnego. 


Komunikaty 


Ew, 


sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, w których powo- 
łano komisje rewizyjne. 

2. W skład komisji rewizyjnych mogą wejść wyłącznie 
biegli, zamieszczeni na liście, ustalonej przez Ministra Fi- 
nansów. 

3. Funkcji biegłego nie może pełnić w komisji rewizyj- 
nej pracownik jednostki, sprawującej bezpośredni nadzór 
nad przedsiębiorstwem, którego sprawozdanie jest badane. 
przez tę komisję rewizyjną. 


$ 3. Komisje rewizyjne obowiązane są: 

1) przeprowadzić badanie sprawozdań finansowych przed- 
siębiorstw w zakresie ustalonym w $ 4 powołanego 
zarządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 
1957 r., z 

zapoznać się z materiałami z przeprowadzonych 
w.przedsiębiorstwie w ciągu roku kontroli i spraw- 
dzić, czy zostały usunięte usterki, stwierdzone w cza- 
sie rewizji dokumentów i podczas innych kontroli. 


2) 


§4 1. Z wyników badania sprawozdania finansowego 
komisja rewizyjna sporządza protokół zawierający: 
1) omówienie wyników badania, przeprowadzonego zgo- 
dnie z $ 4 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 
22 sierpnia 1957 r., 
2) sumę bilansową, sumę obrotów na rachuhku strat 
i zysków oraz wynik (zysk lub stratę), 
3) ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej. 
2. Protokół powinien być sporządzony co najmniej 
w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje dy- 
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or PRO eanet którego sprawozdanie jest przed- | dżetem terenowym mają zastosowanie wyłącznie przepis 
aotem badania, drugi — dyrektor jednostki bezpośrednio $$ 5, 6, 8, 9 i 10 niniejszego zarządzenia. 

ona idrzędnej, trzeci — «właściwy organ finansowy. 5 
my. KA $ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarzą 
A 85 1. Sprawozdania finansowe za rok 1957 przedsię- | qzeniem mają qdpowiednie zastosowanie przepisy powoła: 


w, dla których dyrektor centralnego zarządu (za- nego zarządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpni: 
lu) nie powołuje komisji rewizyjnej, mogą być badane 1957 r. 


bie uznanym przez niego za najbardziej właściwy, 


e przez pracowników działu głównego księgowego, | $ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 styczni: 
adz przez powołane-w tym celu zespoły lub komisje.  - 1958 „r. 


Dyrektorzy centralnych zarządów mogą włączać | MINISTER 
kład powoływanych przez siebie zespołów lub komisji A St. Pietrusiewicz 
cowników innych działów centralnego zarządu, obok | 

: racowników działu głównego księgowego, a także w razie | Załącznik do zarządzenia nr 14 
eby pracowników nadzorowanych przedsiębiorstw, | Ministra Budownictwa i Prze- 


wyłączeniem pracowników przedsiębiorstwa, którego spra- mysłu Materiałów Budowlanyct 
danie jest przedmiotem badania. z dnia 31 stycznia 1958 r. 

Badanie sprawozdań finansowych w przedsiębior- 
ach, dla których nie zostały powołane komisje rewi- 
ne, powinno być dokonane w pełnym zakresie, prze- 
anym -w $ 4 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 


ierpnia 1957 r. przedsiębiorstw, w których należy przeprowadzić badanie 
S Wyniki przeprowadzonych. badań, o których mowa | sprawozdań finansowych za rok 1957 przez komisje rewi- 
ust. 3, powinny być ujęte w protokółach, sporządzonych zyjne z udziałem biegłych księzowych, 

yśl $ 4 niniejszego zarządzenia. 


j: ; | WYKAZ 


1. Badanie sprawozdań finansowych musi być za- 1. C.Z. Przemysłu Ceramiki Bodówiatej — Półnoe 
e w takim terminie, aby przyjęcie sprawozdań | 
centralny zarząd. (zarząd) i zatwierdzenie, zgodnie Bytomskie Zakłady Ceramiki Budowlanej w Ko- 


onymi $ 9 i $ 11 zarządzenia Ministra Finansów złowej Górze 


M 
pi 


22 sierpnia 1957 r., mogło być zakończone do dnia 2, 2. Fordońskie Zakłady Ceramiki Budowlanej w For- 
donie 

rmin Skedi złożenia do Ministerstwa sprawo- 3 3. Warszawskie Zakłady Ceramiki Budowlane, 

zbiorczych, sporządzonych przez centralne -zarządy * w Zielonce 

ądy) na podstawie zatwierdzonych sprawozdań przed- -| - 

rstw, ustala się na dzień 20 kwietnia 1958 r. | 2. ©. Przemysłu Kamienia Budowlanego 

Jeżeli zatwierdzenie sprawozdań przedsiębiorstw nie 
je zmian w złożonym pierwotnie przez centralny 4. 1. Warszawskie Zakłady Kamienia Budowlanego 
(zarząd) sprawozdaniu zbiorczym za. TOK 1951, GeR|- 5 * =7Krakowskie Zakłady Kamienia Budowlanego 


20 kwietnia 1958 r. oświadczenie. że pravae 
ze nie ulega zmianie. "SE 3. C.Z. Przemysłu Cementowego 


Zarówno dodatkowe zbiorcze sprawozdanie finansowe, : ą Ez) 
i Cementownia „Goleszów 


oświadczenie, o których mowa w ust. 2 i 3, powinny 6. a i 

rzesłane do wszystkich jednostek naczelnych, otrzy- PORI +CEMIENSNA pWyGOka” 

cych zbiorcze sprawozdania finansowe zgodnie z in- | 5 3. Cementownia „Groszowice“ 

jami Ministerstwa Finansów i GUS w sprawie spra- L'o = CEMERTOWAJRA NRA 

jiwczości za rok 1957, ; 
l Śkomieje rewizyjne dla jednostek wymienionych -4. CZ. Przemysłu Wapienniczego i Gipsowego 


kazie, a bezpośrednio podległych Ministrowi, wy- 


Pomorskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego 


Dyrektor Departamentu Księgowości w porozu- | 10. 1. 
z dyrektorami zainteresowanych departamentów i w Piechcinie 
ród pracowników Zarządu Centralnego Ministerstwa. 11. 2. Zakłady Przemysłu Wapienniczego „Sitkówka“ 
RER | 12. 3. Zakłady Przemysłu Wapienniczego „Górażdże“ 
1. W celu dotrzymania terminu sporządzenia zbior- | 13. 4. Krakowskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego 
ego sprawozdania resortu za rok 1957 Dyrektor Depar- 
F ebana E ai 5. C.Z. Przemysiu Materiałów Bud. Wapienno-Piaskowych 


zw związku z postanowieniem zawartym w ust. 1 E s 
rzy centralnych zarządów (zarządów) prześlą do 14. 1. Płaszowskie Zakłady Wapienno-Piaskowe 
i 3 ; 15. 2. Bydgoskie Zakłady Wapienno-Piaskowe 


6. C.Z. Eksploatacji Kruszywa 


TAE 1. Tarnowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa 


23. 


24, 


25. 
26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


11. 


31. 
32. 


33. 


34. 
35. 


45. 


PUR RM 


ję 


3. 


7. C.Z. Przemysłu Ceramicznego 


Zakłady Porcelany „Bogucice* 

Opoczyńskie Zakłady Płytek Kamionkowych 
Przyborskie Zakłady Płytek Ściennych 
Zakłady Fajansu „Wrocław 

Ziębickie Zakłady Ceramiczne 


C.Z. Produkcji Elementów Budowlanych 


Krakowskie Zakłady Betoniarskie i Żelbetowe 
Budownictwa Przemysłowego s 

Zakłady Produkcji Elementów Budowlanych nr 1 
Warszawa — Żerań - Płudy 

Zakłady Produkcji Elementów Budowlanych 
Łaziska Górne 


9. CZ. Produkcji Pomocniczej 


Zakłady Stolarki Budowlanej — Wołomin z 
Koszalińskie Zakłady Kruszyw Mineralnych 


10. C.Z. Remontu Maszyn Budowlanych 


Zakłady Produkcji Części Zamiennych Maszyn 
Budowlanych nr 1 w Katowicach 

Centralne Warsztaty Sprzętu Budownictwa Miej- 
skiego w Katowicach 

Zakłady Remontu Maszyn Budowlanych nr 1 
w Warszawie 

Zakłady Remontu Maszyn Budowlanych nr 5 
w Gliwicach 


C.Z. Przemysłu Ceramiki Budowlanej — Zachód 


Lubskie Zakłady Ceramiki Budowlanej 
Ostrzeszowskie Zakłady Ceramiki Budowlanej 
Budy k/Ostrzeszowa 

Śremskie Zakłady Ceramiki Budowlanej Mosina 


12. b. Zarząd Przemysłu Szklarskiego — Poznań 


ge 
2. 


Poznańska Huta Szkła 
Huta Szkła — „Stargrad* 


13. ©. Z. Przemysłu Szklarskiego — Sosnowiec 


Ę 
2. 


3. 


R 
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Huta Szkła Okiennego — „Szczakowa“ 
Zakłady Szklarskie im. F. Paplińskiego w Wo- 
łominie 

Zakłady Szklarskie „Hortensja“ w Piotrkowie 
Zakłady Szkła Technicznego w Jeleniej Górze 
Zakłady Szkła Gospodarczego „Krosno“ 


14. C. Z. Przemysłu Izolacyjnego 


Poznańskie Zakłady Materiałów Izolacyjnych 
Sosnowieckie Zakłady Tektury i Papy 
Pilskie Zakłady Papy 

Śląskie Zakłady Materiałów Izolacyjnych 


b. C. Z. Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowych 


1. 


2. 


i Produkcji Części Zamiennych 


Zakłady Produkcji Części Zamiennych Przemy- 
słu Materiałów Budowlanych nr 5 w Strzegomiu 


Warszawskie Przeds. Rem.-Montaż. we Włochach | 


41. 
48. 


53. 
54. 


55. 


57. 


58. 


59. 


64. 


65. 


67. 


68. 
69. 
70. 


11. 
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16. Bydgoski Zarząd Budownictwa 


Zjednoczenie Budownictwa Wojskowego nr 23 
Bydgoskie Zjednoczenie Robót Lądowo-Inżynie- 
ryjnych Budownictwa Przemysłowego 


17. Gdański Zarząd Budownictwa 


Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego — Gdańsk 
Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego — Gdynia 
Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego — Ko- 
szalin 

Zjednoczenie Budownictwa Wojskowego nr 24 — 
Gdynia 

Gdańskie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane 
Zjednoczenie Instalacji Sanitarnych i Elektrycz- 
nych Budownictwa Miejskiego — Gdańsk 


18. Kielecki Zarząd Budownictwa 
Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego — Radom 


Zjednoczenie Instalacji Sanitarnych Budownictwa 
Miejskiego — Radom 


19. Krakowski Zarząd Budownictwa 


Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego — Kra- 
ków 


Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego — Nowa. 


Huta 
Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego — Ja- 
worzniecko-Oświęcimskie i 


20. Lubelski Zarząd Budownictwa 


Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego — Lublin 
Lubelskie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane 


21. Łódzki Zarząd Budownictwa 


Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Łódź nr 1 
Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Łódź nr 2 


29. Poznański Zarząd Budownictwa 


Poznańskie Przemysłowe Zjednoczenie Budowla- 
ne — Poznań 
Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Budowlane 


23. Rzeszowski Zarząd Budownictwa 


Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego — Rze- 
szów > 


24. Szczeciński Zarząd Budownictwa 


Szczecińskie Przemysłowe Zjednoczenie Budo- 


„wlane 


25. Śląski Zarząd Budownictwa Miejskiego 


o 


Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego — Bielsko 


Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego — inn i 


Zjednoczenie Instalacji Elektrycznych Budownic- 
twa Miejskiego — Gliwice 

Zjednoczenie Budownictwa . Miejskiego — Czę 
stochowa 


74. 


15. 


76. 


Lej 


82. 


88. 


78. 


TO 


26. Śląski Zarząd Budownictwa Przemysłowego 

1. Katowickie Przemysłowe Zjednoczenie Budo- 
wlane 

2. Zjednoczenie Przem. Budowy Huty im. Bieru- 
ta — Częstochowa 
27. Wrocławski Zarząd Budownictwa 

1. Wrocławskie Przem. Zjednoczenie Budowlane 
nr 1 — Wrocław 

2. Zjednoczenie Budownictwa Wojskowego nr 31 — 
Wrocław 

3. Zjednoczenie Instalacji Sanitarnych i Elektrycz- 
nych Budownictwa Miejskiego — Wrocław 

28. Północno-Wschodni Zarząd Budownictwa 

1. Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego — Bia- 
łystok 

2. Przedsiębiorstwo Budowy Huty — Warszawa 
29. Zarząd Budownictwa „Warszawa 

1. Warszawskie Przemysłowe Zjednoczenie Budo- 
wlane nr 1 — Warszawa 

2. Warszawskie Przemysłowe Zjednoczenie Budo- 
wlane nr 2 — Warszawa 

3. Zjednoczenie Instalacji Sanitarnych Budow- 
nictwa — Warszawa 1 

30. Zarząd Budowy Pieców Przemysłowych 

1. Warszawskie Przedsiębiorstwo Budowy Pieców 
Przemysłowych — Warszawa 

2. Bytomskie Przedsiębiorstwo Budowy  Pieców 
Przemysłowych — Bytom 

"81. C. Z. Budowy Elektrowni 

1. Warszawskie Przemysłowe Zjednoczenie Budo- 
wy Elektrowni 

2. Krakowskie Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni 
i Przemysłu 

. Montażu Urządzeń Elektrycznych „Ełektromontaż* 


[O 


Krakowskie Zjednoczenie Elektromontażowe 
Wrocławskie Zjednoczenie Elektromontażowe 
Gdańskie Zjednoczenie Elektromontażowe 
Zakłady Wytwórcze Urządzeń Elektrycznych — 
Katowice z 


38. ©. Z. Wodno-Inżynieryjny 


Warszawskie Zjednoczenie Wodno-Inżynieryjne 
Budownictwa Przemysłowego 

Zjednoczenie Robót Zmechanizowanych — War- 
szawa 


" ©. Z. Konstrukcji Stalowych „Mostostal“ 


Katowickie Zjednoczenie Montażu Konstrukcji 


i Urządzeń Przemysłowych — Zabrze 
Poznańskie Zjednoczenie Montażu Konstrukcji 
i Urządzeń Przemysłowych — Poznań 
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Warszawskie Zjednoczenie Montażu Konstrukcji 
i Urządzeń Przemysłowych — Warszawa 
Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji i Urzą- 
dzeń Przemysłowych Budowy Huty im. Lenina 
Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji i Urzą- 
dzeń Chemicznych Chłodniczych i Zbiorników — 
Będzin 


94. 3. 


95. 4. 


SOB 8. 


35. C. Z. Instalacji Przemysłowych 


97. 1. Warszawskie Zjednoczenie Instalacji Przemysło- 
wych 

98. 2. Katowickie Zjednoczenie Instalacji Przemysło- 
wych 

99. 3. Wrocławskie Zjednoczenie Instalacji Przemysło- 
wych 

100. 4. Gdańskie Zjednoczenie Instalacji Przemysłowych 

101. 5. Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych Bu- 
dowy Huty im. Lenina 

36. C. Z. Robót Inżynieryjnych 

102. 1. Zjednoczenie Robót Inżynieryjnych Budownictwa 
Miejskiego — Katowice 

103. 2. Zjednoczenie Robót Inżynieryjnych Budownictwa 
Miejskiego — Poznań 

37. C. Z. Projektowania 

104. 1. Warszawskie Biuro Projektów Budownictwa 
Przemysłowego 

105. 1. Biprodex — Biuro Projektów Dokumentacji Eks- 


ploatacji — Warszawa 


| 38. Biuro Projektów Przemysłu Materiałów Budowlanych — 


Warszawa 


39. Biuro Projektów Przemysłu Szklarskiego — Warszawa 


8. 


ZARZĄDZENIE nr 21 MINISTRA BUDOWNICTWA 
I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 


z dnia 7 lutego 1958 r. 


w sprawie zasad wynagradzania biegłych powołanych 

w 1958 r. do udziału w komisjach rewizyjnych przedsię- 

biorstw podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych. 


(Znak: KS-3-200/58) 


W związku z przepisami $ 8 uchwały nr 332 Rady Mini- 
strów z dnia 16 sierpnia 1957 r. w sprawie sprawozdań 
finansowych przedsiębiorstw państwowych działających we- 
dług zasad rozrachunku gospodarczego (Mon. Pol. nr 73, 
poz. 438), w porozumieniu z Ministrem Finansów zarządza 
się, co następuje: 


§ 1. 1. Sumę zryczałtowanego wynagrodzenia, należne- 
go biegłemu księgowemu za pracę w komisji rewizyjnej 
ustala się, mnożąc stawkę za jedną godzinę pracy przez 
ustaloną dla danego przedsiębiorstwa normę czasu, nie- 
zbędnego do wykonania zadań, określonych w $ 8 zarzą- 
dzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 1958 r. 


| w sprawie biegłych księgowych uprawnionych do udziału 


= w komisjach rewizyjnych przedsiębiorstw państwowych 
w roku 1958 (Mon. Pol. nr 8, poz. 42). 

2. W przypadku, gdy w jednej komisji rewizyjnej bie- 
rze udział kilku biegłych, każdemu z nich przypada odpo- 
_wiednia część wynagrodzenia, ustalonego w sposób omó- 
wiony w ust. 1. 


$ 2. Stawkę za jedną godzinę pracy biegłego ustala się 
na zł 30. 


§ 3. 1. Dla przeprowadzenia w przedsiębiorstwach pod- 

y ległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych badania sprawozdań finansowych, przedsię- 

biorstwa te dzieli się na sześć grup, w zależności od ilości 

czasu, potrzebnego do wykonania zadań określonych w $ 8 

powołanego zarządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycz- 
nia 1958 r., a mianowicie: 


grupa I do 100 godzią 

grupa II — od 80 „ 150 » 

grupa III — ,„ 130 „ 200 6 

grupa IV — „ 170 „ 300 3 

grupa V — „ 250 „ 400  » 

grupa VI — normę czasu przekraczającą 400 godzin ustali 
dla każdego indywidualnego przypadku Dyrektor Departa- 
mentu Księgowości na umotywowany wniosek osoby powo- 
tującej komisję rewizyjną. 

2. Wykaz przedsiębiorstw z zaliczeniem do poszczegól- 
nych grup zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia. 

3. Kierownicy jednostek nadrzędnych, powołujący ko- 
misje rewizyjne, mogą w granicach norm ustalonych 
w ust. 1 różnicować wysokość zryczałtowanego wynagro- 
dzenia biegłych dla poszczególnych przedsiębiorstw zaliczo- 
nych do tej samej grupy, w zależności od rozbudowy ewi- 


nikających z właściwości przedsiębiorstwa. 
4, W wyjątkowych przypadkach, gdy norma czasu. bada- 
nia sprawozdania w przedsiębiorstwie, zaliczonym do jed- 
| nej z pierwszych pięciu grup, okaże się niewystarczająca, 
i Dyrektor Departamentu Księgowości może ustalić na pod- 
stawie umotywowanego wniosku jednostki nadzorującej za- 
interesowane przedsiębiorstwo, indywidualną normą czasu 
bezpośrednio wyższą od przewidzianej dla danej grupy 

: przedsiębiorstw. 


$ 4. Do składu komisji rewizyjnych przedsiębiorstw, za- 


wołać przynajmniej dwóch biegłych księgowych. 


$ 5. Koszty wynagrodzenia biegłych, określone w 5-1, 
pokrywa ze środków bezosobowego funduszu płac przed- 
siębiorstwo, którego sprawozdanie jest badane, w ramach 
zatwierdzonego rocznego planu funduszu płac na 1958 r. 


$ 6. 1. Wysokość wynagrodzenia biegłego (biegłych) 
zgodnie z zasadami, ustalonymi w $ 1, określa umowa za- 
warta w myśl $ 6 powołanego zarządzenia Ministra Finan- 

sów z dnia 16 stycznia 1958 r., między biegłym (biegłymi) 
i osobą powołującą komisję rewizyjną, zwaną w dalszym 
ciągu zleceniodawcą. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 
do niniejszego zarządzenia, 

2. Wypłata wynagrodzenia następuje na polecenie zlece- 
niodawcy, po wykonaniu przez biegłego zadań, określo- 
nych w umowie. 

3. Miejsce i termin wypłaty wynagrodzenia powinna 
„określać umowa z tym, że termin wypłaty nie może być 
dłuższy niż 30 dni od daty złożenia przez biegłego orze- 
czenia przewodniczącemu komisji rewizyjnej. 
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dencji księgowej i rozmiaru materiałów dowodowych, wy- | 


liczonych do grupy IV i V naieży, w miarę możności, po- | 


4 
Śtr. $- 
4. Biegłemu przysługuje zwrot rzeczywistych kosztów 
przejazdu między miejscem zamieszkania i miejscem pra- 
cy komisji rewizyjnej, zwrot kosztów noclegu oraz diety 
za okres pracy poza stałym miejscem zamieszkania we- 
dług zasad obowiązujących pracowników państwowych przy 
podróżach służbowych. Koszty te pokrywa przedsiębior- 
stwo, którego sprawozdanie jest badane. 
5. Biegły może żądać wypłaty zaliczki na koszty podró- 
ży, określone w ust. 4. ; 


$7. 1. Umowa między zleceniodawcą i biegłym po- 
winna przewidywać , że w przypadku nieuzasadnionej 
zwłoki w wykonaniu umowy przez biegłego, zleceniodawca 
potrąci z jego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki kwotę, 
wynikającą z podzielenia sumy wynagrodzenia przez usta- 
loną w umowie ilość dni pracy biegłego w komisji rewi- 
zyjnej. 

2. W razie nieuzasadnionego znacznego przekroczenia 
przez biegłego terminu określonego w umowie, zlecenio- 
dawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy i "żądania 
zwrotu wypłaconych biegłemu zaliczek na koszty podróży. 

3. Jeżeli w komisji rewizyjnej bierze udział kilku bie- 
głych, strony powinny w umowie zastrzec solidarną ich 
odpowiedzialność za zwłokę w wykonaniu umowy. P 

4. Jeżeli przerwa w wykonywaniu umowy, powstała 
z przyczyn określonych w § 12 zarządzenia Ministra Fi- 
nansów z dnia 16 stycznia 1958 r., trwa co najmniej 10 dni 
i w tym okresie upływa termin ustalony w umowie dla 
złożenia orzeczenia, biegłemu przysługuje prawo rozwią- 
zania umowy, żądania wypłaty całości wynagrodzenia 
w sumie ustalonej umową i kosztów podróży, określonych 
w: $ 6 ust. 4. z 


§ 8. Postanowienia niniejszego zarządzenia nie mają za- 
stosowania do przedsiębiorstw budowlanych i przedsię- 
biorstw produkcji materiałów budowlanych, rozliczających 
się z budżetem terenowym. 


$ 9. Zarządzenie obowiązuje od dnia 20 stycznia 1958 r. 


W porozumieniu: 


MINISTER FINANSÓW 
z up. B. Blass 
Dyrektor Generalny 


MINISTER 
St. Pietrusiewicz 


` 
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 21 
Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych z dnia 
7 lutego 1958 r. 


PODZIAŁ PRZEDSIĘBIORSTW NA GRUPY 
w związku z przeprowadzaniem badania sprawozdań finan- 
sowych. 


Do poszczególnych grup zalicza się następujące przedsię- 
biorstwa (jednostki) nadzorowane przez centralne zarządy: 


Grupa pierwsza (I) 


1) C. Z. Przemysłu Materiałów Budowlanych wapienno- 
Piaskowych — przedsiębiorstwa jednozakładowe, 

2) C. Z. Przemysłu Izolacyjnego — z wyjątkiem przedsię- 
biorstw produkujących materiały izolacyjne, wyroby 
korkowe i eternity, 

3) C. Z. Produkcji Pomocniczej — przedsiębiorstwa pro= 
dukujące żużel i lastrico, * 
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c EM Zarząd Budownictwa „Warszawa — 

hy. Robotniczych, 

= 5) Biuro Pomocy Technicznej i przedsiębiorstwa budow- 
nictwa doświadczalnego, 

= 6) biura projektowe — zatrudniające do 100 pracowników, 

= 7) Przedsiębiorstwo Budownictwa Indywidualnego, 

'. 8) Biuro Rozliczeń Budownictwa Przemysłowego, 


= 9) przedsiębiorstwa handlowe, zatrudniające do 200 pra- 
A cowników. 
C. Z. Przemysłu Ceramiki Budowlanej „Północ“ i „Za- 
:- chód“ — przedsiębiorstwa jednozakładowe, 
C. Z. Przemysłu Kamienia Budowlanego — przedsię- 
biorstwa zatrudniające do 250 pracowników, 
“C. Z. Przemysłu Cementowego — stacje przemiału ce- 
mentu i cementownie o produkcji do 180 tys. ton ce- 
mentu rocznie, 
c. Z. Przmysłu Wapienniczego i Gipsowego — przed- 
siębiorstwa zatrudniające do 300 pracowników, 
C. Z. Przemysłu Materiałów Budowlanych Wapienno- 
Piaskowych — przedsiębiorstwa wielozakładowe, 
C. Z. Przemysłu Ceramicznego — przedsiębiorstwa: 
Zakłady Fajansu „Koło', 
' Przyborskie Zakłady Płytek Ściennych, 
Zakłady Naczyń Kamionkowych „Bochnia“, 
Wałbrzyskie Zakłady Chemikalii i Farb Ceramicznych, 
Mirostowickie Zakłady Ceramiczne, 
C. Z. Eksploatacji Kruszywa — z wyjątkiem przedsię- 
biorstw produkujących surowce mineralne, 
Cc. Z. Przemysłu Szklarskiego — przedsiębiorstwa, pro- 


Grupa druga (U) 


biorstwa niewymienione w grupie III i IV, 

i C. Z. Przemysłu Izolacyjnego — przedsiębiorstwa, pro- 
= dukujące materiały izolacyjne, wyroby korkowe i eter- 
nity, 

C, Z. Produkcji Pomocniczej — przedsiębiorstwa: 
Zakłady Stolarki Budowlanej — Wołomin, 
Zakłady Stolarki Budowlanej — Wrocław, 
Zakłady Stolarki Budowlanej — Płock, 

Wytwórnia Stolarki Budowlanej i Parkietu — w Go- 

_'_. rzowie, 

Biuro Techniczno-Usługowe Prod. Mat. Budowlanych, 

C. Z. Produkcji Elementów Budowlanych — przedsię- 
biorstwa zatrudniające do 250 pracowników, 

C. Z. Remontu Maszyn i Urządzeń — Centralne War- 
sztaty Sprzętu, 

' biura projektowe — zatrudniające do 250 pracowników, 

przedsiębiorstwa handlowe — zatrudniające powyżej 

200 pracowników. 


Grupa trzecia (III) 


C. Z. Przemysłu Ceramiki Budowlanej „Północ* i „Za- 

= chód“ — przedsiębiorstwa wielozakładowe, 

C. Z. Przemysłu Kamienia Budowlanego — przedsię- 

biorstwa zatrudniające do 700 pracowników, 

= c. Z. Przemysłu Cementowego — cementownie o pro- 
= dukcji do 250 tys. ton cementu rocznie, 

C. Z. Przemysłu Wapienniczego i Gipsowego — przed- 

=  siębiorstwa zatrudniające do 800 pracowników, 

= 5) C., Z. Przemysłu Ceramicznego — przedsiębiorstwa nie- 

=~ wymienione w grupie II i IV, 


Ośrodek Hoteli — 


dukujące szkło opakowaniowe oraz pozostałe przedsię- | 


6) 


7) 


8) 

9) 
10) 
11) 
12) 
13) 


14) 
15) 


1) 
2) 
3) 


4) 


5) 


6) 
7) 
8) 


9) 


1) 


C. Z. Eksploatacji Kruszywa — przedsiębiorstwa pro- 


dukujące surowce mineralne, 

C. Z. Przemysłu Szklarskiego — przedsiębiorstwa pro- 
dukujące szkło techniczne, szkło okienne oraz przed- 
siębiorstwa produkujące szkło gospodarcze — zatrudnia- 
jące do 300 pracowników, 

C. Z. Produkcji Pomocniczej Zakłady Produkcji 
Drzewnej, Kruszywa i Betonów w Poznaniu, 

C. Z. Produkcji Elementów Budowlanych — przedsię- 
biorstwa, zatrudniające do 700 pracowników, 

C. Z. Remontu Maszyn i Urządzeń — przedsiębiorstwa, 
produkujące części zamienne, 

przedsiębiorstwa przemysłowe nadzorowane przez za- 
rządy budownictwa, 

przedsiębiorstwa elewacyjne nadzorowane przez za- 
rządy budownictwa, 

Przedsiębiorstwo Geologiczne C. Z. Wodno-Inżynieryj- 
nego, 

Przedsiębiorstwo Geologiczne Surowców Skalnych, 
biura projektowe, zatrudniające powyżej 250 pracow- 
ników. 


Grupa czwarta (IV) 


C. Z. Przemysłu Kamienia Budowlanego — przedsię- 
biorstwa, zatrudniające powyżej 700 pracowników, 

C. Z. Przemysłu Cementowego — cementownie o pro- 
dukcji powyżej 250 tys. ton cementu rocznie, 

C. Z. Przemysłu Wapienniczego i Gipsowego — przed- 
siębiorstwa, zatrudniające powyżej 800 pracowników, 
C. Z. Przemysłu Ceramicznego — przedsiębiorstwa: 
Chodzieżskie Zakłady Porcelany, 

Zakłady Porcelany Stołowej „Krzysztof“, 

Zakłady Porcelany Stołowej „Wałbrzych“, 

Zakłady Porcelany Stołowej „Jaworzyna“, 

Zakłady Porcelany „Ćmielów*, 

Zakłady Porcelitu „Chodzież, 

Zakłady Porcelany „Bogucice“, 

Ziębickie Zakłady Ceramiczne, 

Zakłady Fajansu im. Rewolucji 1905 r. we Włocławku, 
C. Z. Przemysłu Szklarskiego — przedsiębiorstwa pro- 
dukujące kryształy, szkło lustrzane i oświetleniowe, 
przedsiębiorstwa produkujące szkło gospodarcze, za- 
trudniające powyżej 300 pracowników oraz przedsię- 
biorstwa remontowe, 

C. Z. Produkcji Elementów Budowlanych — przedsię- 
biorstwa zatrudniające powyżej 700 pracowników, 

C. Z. Remontu Maszyn i Urządzeń — przedsiębior- 
stwa remontowe, 

przedsiębiorstwa instalacyjne aeiowane przez zarzą- 
dy budownictwa, 

przedsiębiorstwa transportowe. 


Grupa piąta (V) 


Przedsiębiorstwa budowlane nadzorowane przez zarządy 
budownictwa i przedsiębiorstwa specjalistyczne nadzo- 
rowane przez: 

. Budowy Elektrowni, 

. Montażu Urządzeń Elektrycznych, 

. Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego, 

. Konstrukcji Stalowych, 

. Instalacji Przemysłowych, 

. Robót Inżynieryjnych. 
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Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 21 — 
Ministra Budownictwa i Przemysłu — 
Materiałów Budowlanych z dnia 

7 lutego 1958 r. 
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UMOWA 
NOE E E E A A O S KEE działający: w en E 802600 A EEAS T A A A A 
E AE A A n A N A a ET paal obal as: ORE A E A T PRO AS Aa E E NOA 
zwany w dalszym ciągu zleceniodawcą i biegły księgowy - 
o ae epe zh pie A TE Oa ZEREN eE SrA NEE A NEK A ai E ILAE 3 
e Eh EAEE OA OPAT zwany w dalszym ciągu biegłym dnia ...........-..... CY E w RE 
RRS ODER EE zawierają umowę następującej treści: $ 


$ 1. Biegły zobowiązuje się do zbadania sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą 


z siedzibą w 


do udziału w pozostałych pracach Komisji Rewizyjnej powołanej dla tego przedsiębiorstwa oraz do wyko- A 
nania prac następujących: ..............-.....- SOTO GOOO AA PROLOG OANOGIO AUTO AEA E JOD POLI WAN OD 2e 


§ 2. Prace, określone w § 1 umowy, powinny być wykonane w siedzibie przedsiębiorstwa wymienionego w § 1l. 


§ 3. Badanie sprawozdania finansowego biegły powinien przeprowadzić zgodnie z wymaganiami ustalonymi w § 4 7 
zarządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 1957 r. w sprawie składania, badania, przyjmowania i za- 2A 


twierdzania sprawozdań finansowych (Mon. Pol. nr 73, poz. 443) oraz w § 9 i § 10 zarządzenia Ministra Finan- 


sów z dnia 16 stycznia 1958 r. w sprawie biegłych księgowych uprawnionych do udziału w komisjach rewi- 
zyjnych przedsiębiorstw państwowych w roku 1958(Mon. Pol. nr 8, poz. 42), zwanego dalej zarządzeniem Mini- 


stra Finansów z dnia 16 stycznia 1958 r. 


$. 4. Biegły powinien sporządzić orzeczenie, obejmujące wyniki prac określonych w $ ł umowy, zgodnie z wyma- 


ganiami ustalonymi w $ 13 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 1958 r. w ............ egzempla-_ 
-rzach maszynopisu i doręczyć je następującym osobom: 4 a 
3 egzemplarze Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Ob. ...................,......e:sasee oaza een a rarse i inian re  a Era 
AOZADIA SZR POZO GRASZ 195:T. 1 


$ 5. W czasie wykonywania prac określonych w $ 1 umowy biegły może korzystać z uprawnień, ustalonych w $ 11 


zarządzenia Ministra Finansów z dnia 16.1.1958 r. z następującymi ograniczeniami:  -..-- eee eres aaa awa nana z zeiai14 > 


tssrrsesessperessssessesenesssssossesorosseessnresessssss resrssssasessesssessesssssssesasesssossoressssssssssrtpeseressressssstteruresseuonessesee 
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& 6. Za wykonanie prac określonych w § 1 umowy biegły otrzyma wynagrodzenie w sumie zł .........n.ssrserrerrereren c 
WOWNnIe ZŁOTYCH KIE erów Só „AOR STY r aari ). Wynagrodzenie jest płatne w ciągu 30 dni od daty dore- 
czenia orzeczenia, określonego w § 4 Przewodniczącemu Komisji Ob. ....ceroereirtnrttrtrtrinnesererintrsrrnrtnnnsnnte nereneanere j 
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s 
$ 8. W razie nieuzasadnionego przekroczenia przez biegłego terminu doręczenia orzeczenia, określonego w $ 4 umo- 
wy, z sumy wynagrodzenia, ustalonej w $ 6 umowy, zostanie biegłemu potrącona kara umowna w wysokości 
zk ANNA: WO (słownie złotych: „...:::::::::2::::24:1113 EP POPE AL AATO (DA ) za każdy dzień zwłoki. 
Kara ta liczona będzie również w przypadku, gdy opóźnienie w doręczeniu orzeczenia, spowodowane będzie 
koniecznością usunięcia istotnych braków i usterek orzeczenia, zawinionych przez ‘biegłego. Żądania usunięcia 
braków i usterek orzeczenia biegłego może zgłosić zleceniodawca lub Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
(0. AAAA TOO A DE LOOK Okresu czasu od dnia doręczenia orzeczenia przez biegłego do dnia 
zgłoszenia żądania usunięcia braków i usterek nie wlicza się do czasu zwłoki, zawinionej przez biegłego. 


8 9. W razie nieuzasadnionego przekroczenia przez biegłego terminu, określonego w $ 4 umowy, o co najmniej * 
eat, dni zleceniodawcy przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy oraz żądania zwrotu zaliczek wy- 
płaconych biegłemu. 


$ 10. W przypadku powstania przerwy w pracy biegłego z przyczyn przewidzianych w § 12 zarządzenia Ministra 
Finansów z dnia 16.1.1958 r., termin określony w § 4 umowy ulega przedłużeniu o ilość dni, jaka upłynie 
od dnia doręczenia przez biegłego Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Ob. ueeeeeeeeea eee aaa 0 0 
pisemnego zawiadomienia o powstałych przeszkodach w pracy biegłego do dnia usunięcia tych przeszkód. 


"811. W przypadku przerwy w czasie pracy biegłego z przyczyn, przewidzianych w $ 10 co najmniej 10 dni i je- 

a dnoczesnego upływu terminu, określonego w $ 4 umowy dla złożenia orzeczenia, biegłemu przysługuje prawo 
rozwiązania niniejszej umowy, żądania wypłaty całości wynagrodzenia w sumie określonej w $ 6 i kosztów 
podróży określonych w $ 7 umowy. - ! 


§ 12. Biegły oświadcza, że do przedsiębiorstwa, wymienionego w $ 1 umowy, nie pozostaje w stosunku określonym 
w $ 7 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 1958 r. W razie stwierdzenia niezgodności powyż- 
szego oświadczenia biegłego ze stanem faktycznym, zleceniodawcy przysługuje prawo uznania niniejszej umowy 
za nieważną oraz żądania od biegłego zwrotu wszelkich sum, wypłaconych mu z tytułu umowy. 


§ 13. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej. 


= 8 14. Do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć pomiędzy stronami z tytułu niniejszej umowy właściwy jest sąd 
j w siedzibie zleceniodawcy. i 


§ 15. Umowa sporządzona zostaje w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których przeznaczone są: dwa dla 
zleceniodawcy i jeden dla biegłego. 
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(Biegły) (Zleceniodawca) 


) Umowa z dwoma lub kilku biegłymi. 

> £ za Umowę z dwoma lub kilku biegłymi sporządza się według wzoru umowy Z jednym biegłym z następującymi zmianami: 

$ a) Słowo „biegły“ zastępuje się słowem „biegli“. 

b) W $ 1 należy dodać ustęp końcowy: „Biegli odpowia dają solidarnie za wykonanie umowy bez względu na za- 
kres pracy każdego z nich, wynikający z wewnętrznego podziału pracy w Komisji Rewizyjnej.“ 

JeW § 6 ustęp początkowy powinien brzmieć: „Za wykonanie prac, określonych w $ 1 umowy, biegli otrzymują 


wynagrodzenie w łącznej sumie Zł eere (słownie: złotych -seisce t Arette trinet ) z czego otrzymują: 
(słownie Zł 5eeseeeeee EE Earn ) 
(słownie zł -....-+*:-:- Ua ode ośe s KEEP EEE TOY A EE: Sse ) | 


= d) W $ 8 ustęp początkowy powinien brzmieć: „W razie nieuzasadnionego przekroczenia przez biegłych terminu do- 
= ręczenia orzeczenia, określonego w $ 4 umowy, z sumy łącznego wynagrodzenia, ustalonej w $ 6 umowy zostanie 
biegłym potrącona za każdy dzień zwłoki kara umowna w wysokości ZŁ” ieren (słownie złotych „oee 
A że 

e) W $ 11 należy dodać ustęp końcowy: „W przypadkach omówionych w $ 10 i 11 umowy przerwa w pracy jednego 

3 "biegłego będzie równoznaczna z przerwą w pracy wszystkich biegłych zawierających umowę“ , ; . 
| W $ 15 ilość egzemplarzy umowy należy zwiększyć, przeznaczając dwa egzemplarze dla zleceniodawcy i po jed- 
nym. egzemplarzu dla każdego biegłego. > ; i ; 


= 


ZARZĄDZENIE nr 25 MINISTRA BUDOWNICTWA 
I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 


z dnia 11 lutego 1958 r. 
w sprawie zmiany branżowych planów kont. 


(Znak: KS-I/D-100/58) 


ar. 


W związku z $ 6 ust. 2 zarządzenia Ministra Finansów 
z dnia 8 czerwca 1954 r. w sprawie branżowych planów | 
kont (Mon. Pol. z 1954 r. nr A-67, poz. 851, z 1956 r. nr 105, | 
poz. 1219 i z 195% r. nr 47, poz. 290), ze zmianą zasad po- 
działu zysku oraz finansowania środków obrotowych wpro- 
wadzonych uchwałą nr 460 Rady Ministrów z dnia 19 listo- 
bada 1957 r. (Mon. Pol. nr 94, poz. 550) oraz w związku 
iz nowymi ustaleniami źródeł finansowania inwestycji i ka- 
pitalnych remontów, określonymi uchwałą nr 467 Rady 
Ministrów z dnia 19 listopada 1957 r. (Mon. Pol. nr 96, 
poz. 557), zarządza się, co następuje: 

$1. W branżowych planach kont dla przedsiębiorstw 
geologicznych, jednostek nadzoru inwestycyjnego, zakładów 
remontowo-produkcyjnych. nadzorowanych przez Centralny | 
Zarząd Remontów Maszyn i Urządzeń, zakładów pro- | 
dukcji pomocniczej, nadzorowanych przez Centralny Zarząd | 
Produkcji Elementów Budowlanych oraz Centralny Zarząd 
Produkcji Pomocniczej, przedsiębiorstw transportowych, | 
jednostek handlowych, nadzorowanych przez Centralny Za- 
rząd Zaopatrzenia oraz oddziałów zaopatrzenia robotni- 
czego, to jest jednostek objętych zarządzeniem nr 120 Mi- 
nistra Budownictwa z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie 
branżowych planów kont dla jednostek resortu Ministra 7 


Budownictwa (Dz. Urz. M. B. nr 6, poz. 69) — wprowadza | 
się zmiany podane w części I wykazu, stanowiącego za- | 


w 


łącznik do zarządzenia. x 
$2. Jednostki nadzorowane przez Centralny Zarząd Pro- 


dukcji Pomoeniczej obowiązane są stosować układ synte- | 
tyczny i analityczny, ustalony w części II załącznika do | 


zarządzenia rozdział XIII „Produkcja i gospodarka nieprze- 
mysłowa'. 

$ 3. Przedsiębiorstwa transportowe, stosujące branżowy 
plan kont, stanowiący załącznik nr 7 do powołanego w § 1 
zarządzenia nr 120 Ministra Budownictwa, obowiązane są 
wprowhdzić oprócz zmian, o których mowa w części I za- 
łącznika do zarządzenia, również zmiany dotyczące niektó- 
rych kont syntetycznych i ich układu analitycznego, po- 
dane w części III załącznika do zarządzenia. 


$ 4. Centralne zarządy, nadzorujące jednostki przemy- | 


słu materiałów budowlanych, wprowadzą do swych bran- 
żowych planów kont zmiany, podane w części I załącz- 
nika do zarządzenia. oraz ewentualnie inne zmiany, ma- 
jące uzasadnienie w specyfice branżowej nadzorowanych 
jednostek i przedłożą je do zatwierdzenia Dyrektorowi De- 
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partamentu Księgowości. 

§ 5. Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe oraz biura 
projektów, do czasu wprowadzenia przewidzianych w 1958 r. 
zmian, obowiązane są stosować branżowe plany kont, usta- 
lone zarządzeniem nr 120 Ministra Budownictwa, z uwzględ- 
nieniem zmian zasad ewidencji, wprowadzonych w 1957 
i 1958 roku. 

§ 6. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 stycznia 1958 r. 


MINISTER 
St. Pietrusiewicz 


f 


Str. 9 


Załącznik do zarządzenia nr 25 
Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych z dnia 

11 lutego 1958 r. 


WYKAZ 


kont syntetycznych (wraz z układem analitycznym podle- 
gających zmianom z dniem 1 stycznia 1958 r. 


I. W jednostkach b. 
branżowe plany kont, wprowadzone zarządzeniem nr 120 
Ministra Budownictwa z dnia 19 grudnia 1956 r. 
(Dz. Urz. MB nr 6, poz. 69), wymienionych w $ 1 za- 
rządzenia. 

Konto 011 — „Inwestycje rozpoczęte“ 
podział analityczny: 

011/I Inwestycje rozpoczęte scentralizowane. 

011/I/A, B, C itd. podział w/g tytułów, a w ich obrębie dal- 
szy podział na: 

a) inwestycje produkcyjne (wieliorubrykowe konta zbior- 
cze) 1, 2, 3 itd. — konta wielorubrykowe dla poszcze- 
gólnych składników tytułu, 
inwestycje nieprodukcyjne 
zbiorcze) 
ba) gospodarka mieszkaniiowa 

1, 2, 3 itd. — konta wielorubrykowe dla poszcze- 
gólnych składników tytułu, 

bb) urządzenia socjalno-kulturalne 


1, 2, 3 itd. — konta wielorubrykowe dla poszcze- 
gólnych składników tytułu, 


b) (wielorubrykowe konta 


bc) pozostałe 
1, 2, 3 itd. — konta wielorubrykowe dla poszcze- 
gólnych składników tytułu, 
c) straty inwestycyjne (konto), 
d) inwestycje bez efektu gospodarczego (konto), 
e) przeniesienie nakładów bezpośrednich (konto), 
f) przeniesienie nakładów wspólnych (konto). 


Na kartach wielorubrykowych każdego składnika (a—b) po- 
dział analityczny rodzajowy nakładów na: 1 


roboty budowlane, 

roboty montażowe, 

maszyny, urządzenia, narzędzia i inwentarz, z po- 
działem: 

— zwiększające waqztość środków trwałych, 

— zwiększające wartość środków obrotowych, 

inne, z podziałem: _ 
— zwiększające wartość środków trwałych, 
— zwiększające wartość środków obrotowych, 


011/11 Inwestycje rozpoczęte zdecentralizowane. l 


01U/II/A, B, C itd. podział w/g planów rzeczowo-finans0= 


wych, a w ich obrębie dalszy podział na: 


a) inwestycje produkcyjne (wielorubrykowe karty zbior- 


cze) 1, 2, 3 itd. konta wielorubrykowe dla poszcze- 
gólnych pozycji planu, 

b) inwestycje nieprodukcyjne (wiełorubrykowe karty 
zbiorcze) 1, 2, 3 itd. konta wielorubrykowe dla po- 
szczególnych pozycji planu. 


Dalszy podział jak w inwestycjach scentralizowanych. 


resortu budownictwa, stosujących 


(u: an % Wóz No aa 


js 
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] II. W jednostkach podległych Centralnemu Zarządowi Pro- 
dukcji Pomocniczej 


Konto 014 — „Inwestycje zakończone" 

| podział analityczny: 

> 014/1 — Inwestycje zakończone scentralizowane. 

- 014/I/A, B, C itd. — podział w/g tytułów zgrupowanych 
-w podziale na: 


a) inwestycje produkcyjne, 

b) inwestycje nieprodukcyjne, z podziałem na: 
> — gospodarkę mieszkaniową, 
— urządzenia socjalno-kulturalne, 
— pozostałe. 


Rozdział XIH „Produkcja i gospodarka nieprzemysłowa” 
Konto 151 „Produkcja podstawowa“ 


Układ ogólny 
Materiały bezpośrednie 
Narzut kosztów zakupu 
Płace bezpośrednie 
Narzuty na płace 
Inne koszty bezpośrednie 
Koszty wydziałowe 
Narzut kosztów ogólno-fabrycznych 
Strata na brakach. 


PRO ROR 


— inwestycje zwiększające wartość środków trwałych, Sublkonto 151-1 „Stolarnie“ 

— inwestycje zwiększające wartość środków obrotowych, z 151-II „Parkieciarnie“ 

— inwestycje celowe nie powodujące zwiększenia war- 151-III „Żwirownie“ 

tości środków trwałych i obrotowych, 4 151-IV „Wyrób płytek lastrico“ 

— inwestycje bez efektu gospodarczego, 7, 151-V  „Betoniamie* 

— straty inwestycyjne, 5 151-VI „Kamieniołomy“ £ 

— inwestycje ostatecznie wstrzymane. % 151-VII „Eksploatacja żużli paleniskowych* 
= 151-VIII „Eksploatacja żużli wielkopiecowych* 


onto 020 — „Rachunek bankowy środków na inwestycje“ 
podział analityczny: 


020/1 — Rachunek bankowy środków na inwestycje pro- 
'dukcyjne 
020/2 — Rachunek bankowy środków na inwestycje 


3 


nie- 


„Fundusze na inwesty 
podział analityczny: 


024/1 — Fundusze na inwestycje produkcyjne 
024/2 — Fundusze na inwestycje nieprodukcyjne 
024/3 — Fundusze zablokowane | 


8” RA po y o 


Konto 026 — „Kredyty na inwestycje“ 
-~ podział analityczny: : 
26/1 — Kredyty na inwestycje scentralizowane 


_026/2 — Kredyty na inwestycje zdecentralizowane produk- 1. 
cyjne 2. 

Ges — Kredyty na inwestycje zdecentralizowane niepro- 3. 
; dukcyjne 4. 
024/4 — Pożyczki na inwestycje 5. 

x 6. 

$ Konto 034 — T iodiczónia z tytułu wyników i środków TE 
obrotowych“ 8. 

podział analityczny: 3e 


034/1 — Wypłaty z zysku 
P; 034/2 — Wypłaty różnic wyrównawczych 


4/3 — Wypłaty nadwyżek środków obrotowych 1. 
saa — Wpłaty na pokrycie strat 2. 
j — Wpłaty na pokrycie różnic wyrównawczych 3. 
= Wpłaty dotacji celowych 4. 

ŁA 

Poszczegdlne subkonta (od 1 do 6) rozbudowane na wpłaty 6. 
_ względnie wypłaty dokonane: 7. 
a) w roku ubiegłym, 8. 
b) w roku bieżącym z dalszym podziałem: 9. 
— za rok bieżący, 10. 


— za lata ubiegłe. 


pBachunek bankowy funduszu roz- 
we 
onto 106/nr mA „Fundusz RSE 


m r Konto 049/nr kolejny — 


151-IX „Przerób gruzu ceglanego“ 


Układ branżowy kosztów dla produkcji podstawowej 
Subkonto 151-I „Stolarnie“ 


Materiały bezpośrednie 
Koszty zakupu 

Płace bezpośrednie 

Narzuty od płac bezpośrednich 
Koszty suszarni 


"Inne koszty bezpośrednie 


Koszty wydziałowe 
Narzut kosztów ogólno-fabrycznych 
Strata na brakach. 


Subkento 151-Ii „Parkieciarnie* 
Układ branżowy jak w stolarniach. 
Subkonto 151-III „Żwirownie* 


Materiały bezpośrednie 

Koszty zakupu 

Płace bezpośrednie I 
Narzuty od płac bezpośrednich 
Koszty odkrywki i prac geologicznych 
Koszty koparek i kruszarek 

Inne koszty bezpośrednie 

Koszty wydziałowe 

Narzut kosztów ogólńo-fabrycznych 
Strata na brakach. 


Subkonto 151-IV „Wyrób płytek lastrico“ 


Materiały bezpośrednie 

Koszty zakupu 

"Płace bezpośrednie 

Narzuty od płac bezpośrednich A Š 
Koszty naparzalni 

Koszty form 

Inne koszty bezpośrednie 

Koszty wydziałowe 

Narzut kosztów ogólno-fabrycznych 

Strata na brakach. 


Subkonto 151-V „Betoniarnie“ 
1. 
2. Koszty zakupu 
3. Płace bezpośrednie 


Materiały bezpośrednie 


4. Narzuty od płac bezpośrednich 

5. Koszty naparzalni s 

6. Koszty form 

7. Inne koszty bezpośrednie 

8. Koszty wydziałowe 

9. Narzut kosztów ogólno-fabryczńych 
0. Strata na brakach. 


Subkonto 151-VI „Kamieniołomy“ 
Układ branżowy jak w żwirowniach. 

Subkonto 151-VII „Eksploatacja żużli paleniskowych* 
Układ branżowy, jak w żwirowniach. 


Subkonto 151-VIII „Eksploatacja żużli wielkopiecowych* 
Układ branżowy, jak w żwirowniach. 


Subkonto 151-IX „Przerób gruzu ceglanego" 


Materiały bezpośrednie 

Koszty zakupu 

Płace bezpośrednie 

Narzuty od płac bezpośrednich 
Koszty kruszarek 

Inne koszty bezpośrednie 

Koszty wydziałowe 

Narzut kosztów ogólno-fabrycznych 
Strata na brakach. 


8 WA NR.B.M 


Konto 152 „Półfabrykaty 
Konto 153 „Produkcja pomocnicza” = 


Subkonto 153/1 „Warsztaty“ 


1. Materiały bezpośrednie i narzut kosztów zakupu 
2. Płace bezpośrednie i narzuty 

3. Inne koszty bezpośrednie 

4. Narzut kosztów wydziałowych 

5. Narzut kosztów ogólno-fabrycznych 

6. Strata na brakach. 


Subkonto 153/2 „Transport samochodowy“ 
1. Paliwo 
2. Ogumienie 
3. Pozostałe materiały 
4. Płace i narzuty 
5. Koszty wydziałowe j 
6. Narzut kosztów ogólno-fabrycznych. 4 


Subkonto 153/3 „Transport kolejowy“ 


Paliwo i energia 

Pozostałe materiały 

Płace i narzuty 

Pozostałe koszty 

Narzut kosztów wydziałowych 
Narzut kosztów ogólnofabrycznych. 


9.918 WIO 


Subkonto 153/4 „Transport konny“ 


1. Pasza 

"2. Pozostałe materiały 

3. Płace i narzuty 

4. Pozostałe koszty 

5. Narzut kosztów wydziałowych 

6. Narzut kosztów ogólnofabrycznych. 


Subkonto 153/5 „Wydział Energetyczny" 


1. Paliwo i energia 
2. Pozostałe materiały 
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3. 
4, 


5. 
6. 


Konto 153/7 „Produkcja uboczna* 


` Konto 154 „Koszty bezpieczeństwa i higieny pracy“ 


JPdRWRPN 


Konto 155 „Remonty bieżące i konserwacja” 
Konto 158 „Koszty wydziałowe” 


Ugrupowanie kont w/g poszczególnych wydziałów pro- Si 
= dukcji podstawowej. 


a) Koszty aa 


Konto 159 „Koszty ogólno-fabryczne* 


Koszty administracyjno-gospodarcze 
1. 
2, 
3. 


Koszty ogólno-produkcyjne 
4. 


f 
| Subkonto 153/6 „Wodociągi, kotłownie itp.“ 
1 ” A 

| Pozostałe materiały 

| 

| 


way o Y 


b) Koszty ogólnowydziałowe 


6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11: 
12. 
13. 
14. 
15. 


5. Utrzymanie magazynów ogólno-fabrycznych 
6. 
7. Ochrona mienia 


Płace i narzuty 

Pozostałe koszty 

Narzut kosztów wydziałowych 

Narzut kosztów ogólnofabrycznych. A 


Paliwo i energia 


Płace i narzuty 

Pozostałe koszty 

Narzut kosztów Aido ay 
Narzut kosztów ogólnofabrycznych. 


Materiały bezpośrednie i koszty zakupu . 
Płace bezpośrednie i narzuty 

Pozostałe koszty 

Koszty wydziałowe 

Narzut kosztów ogólnofabrycznych. 


Urządzenia zabezpieczające 

Odzież i obuwie specjalne 

Sprzęt ochrony osobistej 
Urządzenia dla higieny pomieszczeń. u 
Urządzenia dla higieny pomieszczeń technologies =, 
Urządzenia higieniczno-sanitarne R 
Inne urządzenia. | 


maniu rządzeń DRETA 
Materiały, paliwo, energia na cele ruchu 
Amortyzacja urządzeń produkcyjnych 
Zużycie narzędzi i przyrządów | 
Remonty bieżące i konserwacja urządzeń produk = 
cyjnych. : 


Pozostałe płace i narzuty 
Materiały, paliwo, energia 
Amortyzacja środków trwałych 
Zużycie przedmiotów nietrwałych 
Remonty bieżące i konserwacja 
Transport wewnątrz-fabryczny 
Racjonalizacja i wynalazczość 
BHP «za 
Koszty nieprodukcyjne DESE 
Inne koszty wydziałowe. c 


Płace prac. zarządu i narzuty od tych płac 
Delegacje, przejazdy, przeniesienia 
Pozostałe koszty admin.-gospodarcze. 


Utrzymanie obiektów ogólnego przeznaczenia 


Utrzymanie działu konstrukcyjnego i laboratoria 54 


RCT s 
r. M 


EnS 12 


$ DZIENNIK URZĘDOWY MIN. BUD. I PRZEM. MAT. BUD. 
4 8. Nakłady finansowe , Konto 150 — „Przewozy ładunków transportem samocho- 
d 9. Podatki, opłaty, daniny , dowym* > 
10. BHP ; ; 
A | podział analityczny: 
11. Racjonalizacja i wynalazczość | h 
i 12. Pozostałe koszty ogólno-produkcyjne. | 150/gr/1 — Materiały pędne i oleje 
4 Koszty nieprodukcyjne | 150/gr/2 — Zużycie ogumienia 
A 13. Kary za postój obcego taboru | 150/gr/3 — Amortyzacja taboru A 
= 14. Kary za przeterminowanie faktur | 150/gr/4 — Remonty eksploatacyjne taboru 
E 15. Opłaty za przekroczenie limitu energii elektrycznej 150/gr/5 — Płace i ubezpieczenia 
= > 16. Ubytki i manka 150/gr/6 — Delegacje kierowców i pomocników 
= 17. Pozostałe koszty nieprodukcyjne. 150/gr/7 — Wynajem taboru obcego 
je ` 150/gr/8 — Koszty wydziałowe 
Konto 161 „Braki“ 150/gr/9 — Koszty ogólnozakładowe. 
_ Subkento 161-I „Braki naprawialne“ Konto 151 — „Przewozy ładunków transportem konnym* 


1. Materiały bezpośrednie i koszty zakupu 
. Płace bezpośrednie i narzuty 

Inne koszty bezpośrednie 

Narzut kosztów wydziałowych 

Narzut kosztów ogólnofabrycznych 


_ Subkonto 161-II „Braki nienaprawialne" 
> Konto 165 „Wykonanie planu kosztów własnych produkcji 
>. towarowej" 
'_ Subkonto 165-1 Produkcja towarowa porównywalna 
_' Subkonto 165-II Produkcja towarowa nieporównywalna. 


E Konto 167 „Gospodarka nieprzemysłowa“ 
È  S$ubkonto 167-I „Gospodarka mieszkaniowa“ 


z. ~ 1. Płace i narzuty 
== 2 Materiały i zużycie przedmiotów nietrwałych 
3 3. Remonty bieżące i konserwacja 
4. Usługi typu komunalnego 
M 5. Pozostałe koszty 
5 6. Koszty usług dodatkowych świadczonych na rzecz | 
Ę- najemców 
|... 7. Dochody z tytułu czynszu 


Wpłaty z tytułu świadczeń. 


= Subkonto 167-II „Warsztaty rzemieślnicze” 
: . 1. Płace i narzuty 
Materiały, paliwo, 
nietrwałych 

. Pozostałe koszty 


"PR 
"4. Dochody. 
A j 


energia i zużycie przedmiotów 


-_ Subkonto 167-111 „Stołówki, bufety, sklepy, kioski“ 


Płace i narzuty 
Materiały, paliwo, 
nietrwałych 

3. Pozostałe koszty 
4. Dochody. 


` 
— 


energia i zużycie przedmiotów 


= Konto 049/4 — „Rachunek bankowy funduszu rozwoju“ 
Konto 049/5,6 itd, — „Inne rachunki bankowe“ 

- Konto 093 — „Rozrachunki z samodzielnymi oddziałami" 
= m podziałem analitycznym wg poszczególnych jednostek 
„zo innym pionie bilansowym w ramach tej samej jednostki 


p> 


= Konto 106/2 — „Fundusz zakładowy“ 
= Konto 106/3 — „Fundusz rozwoju" 


ES id 


podział analityczny: 


151/1 — Płace i ubezpieczenia woźniców i pomocników 
151/2 — Delegacje woźniców i pomocników 

151/3 — Pasza i ściółka 

151/4 — Kucie i leczenie koni 

151/5 — Zużycie i naprawa ogumienia 

151/6 — Naprawa i konserwacja sprzętu 

151/7 — Amortyzacja środków trwałych 

151/8 — Usługi obce 

151/9 — Koszty wydziałowe 

151/10 — Koszty zakładowe. 


Konto 152/1 — „Czynności przeładunkowe 
podział analityczny: 


152/1/1 — Materiały 

152/1/2 — Amortyzacja sprzętu przeładunkowego 

152/1/3 — Naprawa sprzętu przeładunkowego 

152/1/4 — Płace i ubezpieczenia robotników przeładun- 
kowych 

152/1/5 — Delegacje robotników przeładunkowych 

152/1/6 — Usługi obce 

152/1/7 — Koszty wydziałowe < 

152/1/8 — Koszty ogólnozakładowe. 


Konto 152/11 — „Czynności spedycyjne“ 
podział analityczny: 


152/I1/1 — Materiały i opakowania 

152/11/2 — Frachty wagonów 

152/11/3 — Postojowe 

152/I11/4 — Płace i ubezpieczenia pracowników umysło- 
wych i robotników zatrudnionych przy czyn- 
nościach spedycyjnych . 

152/11/5 — Delegacje pracowników umysłowych i robot- 
ników zatrudnionych przy czynnościach spe- 
dycyjnych 

152/I1/6 — Pozostałe koszty 

152/11/7 — Koszty wydziałowe a 

152/I1/8 — Koszty ogólnozakładowe. 


Daaa b AR 


Konto 158 — „Koszty wydziałowe“ 


a) podział wg działalności podstawowych: 


158/1 — Koszty wydziałowe przewozu ładunków taborem 
samochodowym 

158/2 — Koszty wydziałowe przewozu ładunków taborem 
konnym > 

158/3 — Koszty wydziałowe czynności przeładunkowych 

158/4 — Koszty wydziałowe czynności spedycyjnych, 


b) w ramach powyższych kont wspólny dotychczasowy 
układ analityczny rodzajów kosztów. 


Konto 165 — „Wykonanie planu kosztów własnych“ 
— ulega skreśleniu 


Konto 187 ;— „Gospodarka pozazakiadowa (uboczna)* 


podział analityczny: 
167/1 — Domy mieszkalne, hotele robotnicze 


167/1/1 — Płace i narzuty na płace 
167/1/2 — Materiały i zużycie przedmiotów nietrwałych 


167/1/3 — Remonty bieżące 


167/1/4 — Usługi typu komunalnego 
167/1/5 — Pozostałe koszty 

167/1/6 — Dochody z tytułu czynszu 
167/1/7 — Dochody z tytułu świadczeń 


167/1/8 — Pozostałe dochody. 


167/2 — Kotłownie 


167/2/1 — Płace i narzuty na płace 

167/2/2 — Materiały, paliwo, energia i zużycie przedmio- 
tów nietrwałych 

167/2/3 — Remonty bieżące 

167/2/4 — Pozostałe koszty 

167/2/5 — Rozliczenie kosztów. 


167/3 — Gospodarka rolna, warsztaty usługowe 


167/3/1 — Płace i narzuty na płace 

161/3/2 — Materiały, paliwo, energia i zużycie przedmio- 
tów nietrwałych s 

167/3/3 — Pozostałe koszty 

167/3/4 — Dochody. 


167/4 — Stołówki 
167/4/1 — Płace i narzuty na płace 
167/4/2 — Materiały, paliwo, energia i zużycie przedmio- 
tów nietrwałych 
167/4/3 — Artykuły spożywcze 
167/4/4 — Pozostałe koszty 
167/4/5 — Dochody. 


Konto 190 — „Sprzedaż usług z tytułu przewozu ładunków 
transportem samochodowym“ 


podział analityczny: 


190/1 — Sprzedaż usług z tytułu przewozu ładunków 
własnym transportem samochodowym, 

190/2 — Sprzedaż usług z tytułu przewozu ładunków 
obcym transportem samochodowym. = 


Konto 191 — „Sprzedaż usług z tytułu przewozu ładunków 
transportem konnym“ 


191/1 > Sprzedaż usług z tytułu przewozu ładunków 
własnym transportem konnym, 

191/2 — Sprzedaż usług z tytułu przewozu ładunków 
obcym transportem konnym. 


Konto 192/1 „Sprzedaż czynności przeładunkowych* 


192/11 — Sprzedaż czynności przeładunkowych wykona- 
nych we własnym zakresie, s 

192/1/2 — Sprzedaż czynności przeładunkowych wykona- 
nych przez obce jednostki. 


-Konto 192/1I — Sprzedaż czynności spedycyjnych" 


DZIENNIK URZĘDOWY MIN. BUD. I PRZEM. 
SEINER ŚP A 


« 


MAT. BUD. 


10. 


ZARZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 
I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, 


MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ 


I PREZESA KOMITETU DO SPRAW URBANISTYKI 
I ARCHITEKTURY 


z dnia 30 stycznia 1958 r. 


w sprawie stosowania katalogu stolarki typowej. 


W celu uzyskania oszczędności w zużyciu drewna, obniże- 
nia kosztów i podniesienia jakości stolarki oraz zapewnie- 
nia rytmicznej produkcji w zakładach stolarskich typu prze- 
mysłowego, zarządza się, co następuje: s 


§ 1. Z dniem 1 lutego 1958 r. wprowadza się do stoso- ; 
wania w projektach wykonywanych dla budownictwa mie- 
szkaniowego katalog stolarki typowej (okna i drzwi balko- 
nowe), opracowany przez Biuro Projektów Typowych i Stu- 
diów Budownictwa Miejskiego. ` 


§ 2. Stolarkę typową wediug katalogu należy wprowa- 
dzić do wszystkich projektów niezatwierdzonych do dnia 
1 lutego 1958 r. w stadium projektu wstępnego. 


4 


83. 1. Odstępstwa od postanowień $$ 1 i 2 dopuszcza 
względy techniczne lub architektoniczne tego wymagają: 


1 
Z 
się w usprawiedliwionych przypadkach wyjątkowych, gdy ; 
w budownictwie zabytkowym, 
w budownictwie plombowym i w nadbudowach oraz 
w budynkach projektowanych indywidualnie, © 3 
w budownictwie doświadczalnym i prototypowym, 
w budownictwie uprzemysłowionym II i III stopnia, 
jeżeli wprowadzenie stolarki typowej mogłoby naru- 
szyć przyjęty system wymiarowania elementów prefa- 
brykowanych, 
w budownictwie wiejskim i rozproszonym jednoro- - 
dzinnym, M 
2 
|. 
4 


1) 
2) 


3) 
4) 


5) 


6) przy remontach budynków. 
2. O odstępstwach decyduje organ, akceptujący o 


$ 4. Jednostki projektowania i organa inwestorów nie- 
zwłocznie podejmą odpowiednie kroki, przy współudziale 
architektów wojewódzkich, zmierzające do zrewidowania do 
dnia 1 lipca 1958 r. projektów technicznych, przeznaczonych 
do realizacji w roku 1958 lub następnych w kierunku wye- 
liminowania w maksymalnym stopniu nietypowych okien 
i drzwi bałkonowych i zastąpienia ich oknami i drzwiami 
bałkonowymi według katalogu, wymienionego w § 1, lub- 


w 


oknami zespolonymi typu C2 według normy PN-B/1626. 


$5. 1. Na podstawie przepisów art. 13 ust. 2 dekretu 
z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie 
Normalizacyjnym (Dz. U. nr 15, poz. 61) w brzmieniu art. 10 3 
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o utworze- 
niu przy Radzie Ministrów Komisji Planowania i o znie- 
sieniu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
(Dz. U. nr 54, poz. 244) zezwala się w okresie do dnia 31 
grudnia 1958 r. na odstępstwo od obowiązujących norm 
państwowych: E 


1) PN/B-1601 „Okna drewniane w budownictwie mieszka- 
niowym. Dane ogólne“ — w zakresie przepisów pkt 4 
i przepisów dotyczących okien zespolonych pkt 5 tej 
normy, i A Ee) 

E 
gą 
x | a JAR 


Z 2) PN/B-1626 „Okno zespolone (typu „szwedzkiego”). 

Ę Szczegóły konstrukcyjne“ — w zakresie przepisów tej 

SZR normy, dotyczących szczegółów konstrukcyjnych, ra- 

Ems. miaków zewnętrznych (letnich), elementu dolnego 

A ościeżnicy, listwy przymykowej wewnętrznej (zimo- | 
z wej), umiejscowienia okapnika oraz przymyku. 

3 = 2. W przypadkach odstępstwa od przepisów, określonych 


= 86. Koszty korekty dokumentacji, o której mowa w § 4, 
_ ponosi inwestor. 


= § 7. Uchyla się zarządzenie nr 9 Ministra Budownictwa 


88. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1958 r. 


MINISTER MINISTER 
GOSPODARKI BUDOWNICTWA 
OAZZW I PRZEMYSŁU 
St. Sroka. MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH 


PREZES KOMITETU 
"DO SPRAW 
URBANISTYKI 

I ARCHITEKTURY. 


z. Skibniewski 


St. Pietrusiewicz 


11. 


OKÓLNIK nr 4 MINISTRA BUDOWNICTWA 
I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 


z dnia 5 lutego 1958 r. 


owego w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych. 
(Znak: KS.I/P-101/57) 


W celu usprawnienia ewidencji i kontroli technicznej 
ektów tymczasowych zaplecza techniczo-gospodarczego 
r przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, zwanych 
dalszym ciągu zapleczem tymczasowym, poleca się, co 
tępuje: 


§ 1. Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe resortu Mi- 
istra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
ązane są do prowadzenia ewidencji ilościowej obiek- 
w urządzeń zaplecza* tymczasowego budów. 


§ 2. Przedsiębiorstwa określone w $ 1 obowiązane są, 
niezależnie od przeprowadzonej. w 1957 r. inwentaryzacji 
rocznej, dokonać ma dzień 1 marca 1958 r. jednorazowego 


Wymienione w spisie obiekty (urządzenia) należy wpro- 
adzić jako remanent początkowy ewidencji ilościowej, 


DZIENNIK URZĘDOWY MIN. BUD. I PRZEM. MAT. BUD. 


$ 3. Sposób prowadzenia ewidencji i kontroli obiektów | 
zaplecza tymczasowego ustala instrukcja, stanowiąca za- 
łącznik do okólnika. 


§ 4. Okólnik wchodzi w życie z dniem 1 marca 1958 r. 


MINISTER 
St. Pietrusiewicz 


Załącznik do okólnika nr 4 Ministra 

Budownictwa i Przemysłu Materia- 

łów Budowlanych z dnia 5 lutego 
1958 r. 


INSTRUKCJA 


w sprawie ewidencji i kontroli ilościowej obiektów (urzą- 
dzeń) zaplecza tymczasowego w przedsiębiorstwach budo- 
wlano-montażowych. 


81. 1. Za podstawę przy wprowadzeniu do ewidencji 
ilościowej obiektów (urządzeń) zaplecza tymczasowego bu- 
dów służą arkusze spisowe przeprowadzonego stosownie do 
$ 3 okólnika nr 4 Ministra Budownictwa i Przemysłu Ma- 
teriałów Budowlanych z dnia 5 lutego 1958 r. według stanu 
na dzień 1 marca 1958 r. spisu z natury obiektów zaplecza 
tymczasowego. 

2. Dalsze wpisy obiektów zaplecza tymczasowego do 
ewidencji ilościowej dokonuje się sukcesyjnie na podstawie 
wewnętrznych faktur. obejmujących wybudowane obiekty 
zaplecza. 


$ 2. Ewidencje, o której mowa w $ 1, prowadzą w spo- 
sób pozaksięgowy równolegle, niezależnie od siebie: 
1) na budowie, pracownik wyznaczony przez kierownika 


budowy, 
2) księgowość materiałowa przedsiębiorstwa. 


§ 3. 1. Ewidencję ilościową zaplecza tymczasowego na 
budowie zaleca się prowadzić w zeszycie, ujmując poszcze- 
gólne obiekty zaplecza na poszczególnych kartach zeszytu 
w sposób wskazany we wzorze, stanowiącym załącznik do 
instrukcji. 

2. W księgowości materiałowej ewidencję należy prowa- 
dzić w postaci arkuszy (rejestrów), obejmujących poszcze- 
gólne place budów. Dla każdego obiektu zaplecza należy 
zarezerwować na arkuszu (rejestrze) określoną ilość miej- 
sca, wystarczającą na przewidziane w wymienionym w ust. 1 
wzorze bliższe dane opisowe obiektów (rubryka 8). 


$ 4. 1. Księgowość finansowa przedsiębiorstwa, prowa- 
dząca w ramach konta 114 analityczną ewidencję wartościo- 
wą zaplecza tymczasowego (wg poszczególnych placów bu- 
dów), obowiązana jest badać co najmniej raz na kwartał 
bieżące zapisy ewidencji ilościowej zaplecza, prowadzonej 
w księgowości materiałowej, kontrolując czy wszystkie za- 
pisy ewidencji ilościowej znajdują swoje odbicie w ewi- 
dencji analitycznej wartościowej. 

2. Kontrolę i wzajemne uzgodnienie okresowe należy 
przeprowadzać również pomiędzy ewidencją ilościową księ- 
gowości materiałowej a ewidencją ilościową prowądzoną 
na budowie. 


§ 5. 1. Likwidację obiektów -zaplecza tymczasowego 


przeprowadza kierownik budowy przy udziale pracownika 
komórki inwentaryzacji ciągłej, a w iednostkach, w których 


nie działają te komórki — * obecności przedstawiciela służ- 
by zaopatrzenia lub magazyniera budowy. f 
Z przeprowadzonej likwidacji sporządza się w 3-ch egzem- 
plarzach formalny protokół likwidacyjny, który powinien 
zawierać ilość materiałów z odzysku wg nazwy i jednostek 
-miary zgodnych ze stosowanym indeksem materiałowym, 
_jak również powinien uzasadniać różnice między odzyskiem 
3 "faktycznym, a przewidywanym, ustalonym uprzednio przez 
kierownika budowy. 
| W przypadku sporządzania sukcesywnie kilku protokołów 
_ likwidacyjnych na zaplecze budowy, obowiązuje zasada po- 
"dawania w nich odzysku w sposób narastający tak, aby 
końcowy protokół likwidacji całości zaplecza obejmował 
całą ilość materiałów odzyskanych przy rozbiórce. 

W wyliczeniu należy podać w takich przypadkach oddziel- 
nie ilość odzysku, wynikającą z poprzedniego protokołu oraz 
odzysk bieżący. Każdorazowej ewidencji podlega tylko od- 

Zysk bieżący. 
" 8. Protokół z likwidacji otrzymują: 


1) księgowość materiałowa — 2 egz. 
2) magazyn budowy — 1 egz. 


2 


WZÓR 
ewidencji ilościowej obiektów zaplecza tymczasowego 


Wprowadzono 
do ewidencji 


| Nr 
faktury 
poz. 
remanentu 


Obiekt 


DŹIENNIK URZĘDOWY. MIN. SUB. Frak MAT. BUD. 


nej | A a 


Księgowość materiałowa, po skompletowaniu z odpowied- 
nimi dowodami przychodu odzysku materiałowego, przesyła” 
jeden z egzemplarzy protokołu do księgowości finansowej 
przedsiębiorstwa jako podstawę do przeprowadzenia zapi-- 
sów wartościowych w ewidencji analitycznej konta 114. 
„Tymczasowe budynki i urządzenia budowy*. f 

2. Protokół można sporządzać łącznie dla kilku obiek-- 
tów zaplecza, pod warunkiem wyspecyfikowania odzysku: > 
materiałowego dla każdego obiektu oddzielnie. : 


§ 6. Kontrolę ilościową obiektów zaplecza tymczasowego” _ Ę 
przeprowadza komórka inwentaryzacji ciągłej włączając ją <38 
do planu swych prac w okresach przewidzianych dla zapa=- 
sów materiałowych. Przedsiębiorstwa nie przeprowadzające 
inwentaryzacji metodą ciągłą kontrolują ilościowo obiekty. 
zaplecza tymczasowego, co najmniej 2 razy w roku. i 


pat: 
= 
ez] 


$7. Wybudowane po dniu 1 stycznia 1958 r. KA > 
zaplecza tymczasowego podlegają ewidencji w przypadku, . 
gdy są finansowane ze środków obrotowych, a projektowa- 
ny okres ich użytkowania na danej budowie nie przekracza: 
lat 5-ciu ($ 2 ust. 1 zarządzenia nr 165 Prezesa Rady Mini-- 224 
strów z dnia 13 lipca 1957 r. — Mon. Pol. nr 61, poz. 373).- 


Likwidacja 
z = Bliższa charakterystyka obiektu 
(wymiary, cechy, rodzaj mate- 
Nr Nr dowodu : 
data prot odkska riału itp.) 
5 6 7 A> 8 


bade 5, 484 k m AAST 


Ś i 12. 

a 

` OKÖLNIK nr 5 MINISTRA BUDOWNICTWA 
I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 


z dnia 4 lutego 1958 r. 


nietwa realizowanego przez Zarząd Osiedli Robotniczych na 


a 

4 

5 3 

% w sprawie zasad i trybu rozdziału izb uzyskanych z budow- 
zd terenie całego kraju z wyłączeniem m. st. Warszawy. 


(Znak: ZBA-5/58) 


E W wykonaniu uchwały nr 126 Rady Ministrów z dnia 
e, 1 kwietnia 1957 r. o zmianie uchwały nr 496 Rady Mini- 
= strów z dnia 18 lipca 1951 r. o rozdziale i wykorzystaniu 
_ mieszkań pracowniczych i służbowych (Mon. Pol. nr A-68. 
| poz. 887) i ustaleniu zasad „rozdziału mieszkań uzyskanych 
z z publicznego budownictwa mieszkaniowego (Mon. Pol. nr 28, 
E poz. 192), w porozumieniu z Zarządami Głównymi: Związku 
Zawodowego Pracowników Budownictwa i Przemysłu Ma- 
_ teriałów Budowlanych oraz Związku Zawodowego Pracow-= 
ników Przemysłu Chemicznego, poleca się, co następuje: 


TB $ 1. Dyrektorzy centralnych zarządów przemysłu, bran- 
= żowych oraz terenowych zarządów budownictwa, w celu 

_ zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkaniowych nadzo- 
3 rowanych jednostek, w ramach przydziałów izb z budow- 
k rietwa realizowanego przez ZOR, ustalają w porozumieniu 
3 


z Zarządami Okręgowymi: Związku Zawodowego Pracow- 
ników Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
_" oraz Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Che- 


4 A micznego, wykaz większych zakładów przemysłu kluczo- 


przedstawiciele powinni wchodzić w skład komisji, powo- 
łanych przez prezydia rad narodowych (stosownie do $ 4 
= ust. 2 powołanej uchwały nr 126 Rady Ministrów) do opra- 
A cowania projektu rana rozdzielnika mieszkań z budow- 


Be "82. Zarząd Bóżełówo = Administracyjny Ministerstwa 
ps- Budownictwa i SA Materiałów Budowlanych spraw- 


p - danych Eigr się w posiadaniu Żaniądów iR 
wych: Związku Zawodowego Pracowników Budownictwa 
= i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Związku Zawo- 
_ dowego Pracowników Przemysłu Chemicznego, czy zatwier- 
k - dzony przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej rocz- 
z ny rozdzielnik izb mieszkalnych zaspokaja najniezbędniej- 
L sze potrzeby jednostek resortu. 


/ 88. 1 Rozdziału izb, uzyskanych z budownictwa 
= ZOR-owskiego, między pracowników. dokonuje w jednostce 
= organizacyjnej dyrektor jednostki, na wniosek rady zakła- 


2. W przypadku sprzeciwu rady zakładowej co do de- 
= cyzji dyrektora nieuwzględniającej wniosków rady, doty- 
= czących rozdziału mieszkań, wykonanie decyzji zostaje 
wstrzymane do czasu wydania decyzji, podjętej wspólnie 
E przez dyrektora terenowego zarządu budownictwa lub dy- 
"Ma rektora właściwego centralnego zarządu i Zarządu Okręgoe 
= wego Związku Zawodowego Pracowników Budownictwa 
o a Przemysłu Materiałów Budowlanych. 


W zakładach pracy, których pracownicy należą do Związ- 
ku Zawodowego Pracownigów Przemysłu Chemicznego. 
| ostateczną decyzję w sprawie rozdziału izb podejmują: dy- 


DZIENNIK URZĘDOWY MIN. BUD. I PRZEM. MAT. BUD. 


: wego oraz jednostek wykonawstwa budowlanego, których - 
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rektor właściwego cehtralnego Zarządu i Zarząd Okręgowy 
tego Związku. 1 
§ 4. Postanowienia okólnika mają zastosowanie do roz- 
dzielników izb, dokonanych po dniu 1 stycznia 1958 r. 
$5. Okólnik obowiązuje od dnia 1 stycznia 1958 r. 


MINISTER 
St. Pietrusiewicz 


13. 


OKÓLNIK nr 6 MINISTRA BUDOWNICTWA 
I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 


z dnia 4 lutego 1958 r. 


w sprawie zasad i trybu rozdziału izb uzyskanych z pu- 

blicznego budownictwa mieszkaniowego na terenie kraju, 

z wyłączeniem m. st. Warszawy, realizowanego w ramach 
resortowego planu inwestycyjnego, 


(Znak: ZBA-5/58) 


W wykonaniu uchwały hr 126 Rady Ministrów z dnia 
1 kwietnia -1957 r. o zmianie uchwały nr 496 Rady Mini- 
strów z dnia 18 lipca 1951 r. o rozdziale i wykorzystaniu 
mieszkań pracowniczych i służbowych (Mon. Pol. nr A-68, 
poz. 887) i ustaleniu zasad rozdziału mieszkań uzyskanych 
z publicznego budownictwa mieszkaniowego (Mon. Pol. nr 28, 
poz. 192), w porozumieniu z Zarządem Głównym Związku 
Zawodowego Pracowników Budownictwa i Przemysłu Ma- 
teriałów Budowlanych, poleca się, co następuje: 

§ 1. 1. Jednostki organizacyjne resortu Ministra Bu- 
downictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, będące 
inwestorami bezpośrednimi „budownictwa mieszkaniowego, 
realizowanego w ramach resortowego planu inwestycyjnego, 
obowiązane są zgłosić na 45 dni przed rozpoczęciem każdego 
kwartału kalendarzowego do zarządu budownictwa, działa- 
jącego na danym terenie, wykaz budynków i izb, które będą 
przekazane do użytku w nadchodzącym kwartale, według 
wzoru, stanowiącego załącznik do okólnika. 

2. Rozdziału izb, uzyskanych z budownictwa mieszka- 
niowego w ramach resortowego planu inwestycyjnego na i 
poszczególne jednostki resortu, dokonują: 

1) na terenie kraju, z wyjątkiem m. st. Warszawy oraz 
województw katowickiego i opolskiego — komisja, 
składająca się z dyrektora terenowego zarządu budow- 
nictwa i przedstawicieli zainteresownych jednostek 
organizacyjnych, mających siedzibę w danym rejonie, 

z udziałem przedstawiciela Zarządu Okręgowego 
Związku Zawodowego Pracowników Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów . Budowlanych; 

2) na terenie województwa katowickiego i opolskiego — 
komisja, składająca się z dyrektorów Śląskich Zarzą- 
dów Budownictwa: Miejskiego i Przemysłowego 
i przedstawicieli zainteresowanych jednostek organi- 
zacyjnych, mających siedzibę w danym rejonie, 

z udziałem przedstawiciela Zarządu Okręgowego 
Związku Zawodowego Pracowników Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych. 

3. W przypadku zgłoszenia przez Zarząd Okręgowy. 
Związku Zawodowego Pracowników Budownictwa i Prze- 
mysłu Materiałów Budowlanych sprzeciwu co do decyzji 
komisji, wykonanie decyzji ulega wstrzymaniu do czasu 
wydania decyzji Ministra, podjętej po porozumieniu z Za- 
rządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Bu- j 
downictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. „ s 


sr 


= 4. Z ogólnej ilości izb, uzyskanych z budownictwa mie- 
i _ Szkaniowego w ramach resortowego planu inwestycyjnego, 
_ rozdzielanych na poszczególne jednostki, wydziela się 25/0 
z przeznaczeniem: 

1) 5% do dyspozycji Ministra; 

2) 10%/0 dla inwestora bezpośredniego, tytułem premii za 
wkład organizacyjny; 

3) 10%0 dla wykonawców, tytułem premii za ` terminowe 
i jakościowe wykonanie budynku. 

W przypadku połączenia czynności inwestora i wykonaw- 

cy, przeznacza się do 157/o. 

Przyznanie premii wykonawcy pozostawia się każdora- 
zowo do uznania komisji, wymienionych w § 1, ust. 2. 

5. Przy ustalaniu rozdzielników izb mieszkalnych dla 
poszczególnych jednostek organizacyjnych resortu, należy 
brać pod uwagę: 

1) liczebność załogi stałej, zamieszkałej na terenie danej 
miejscowości i jej warunki mieszkaniowe (do załogi 
stałej zalicza się pracowników, którzy przepracowali 
bez przerwy 1 rok w danej jednostce lub 3 lata w jed- 
nostkach resortu Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Mateniałów Budowlanych); 

2) hierarchie ważności wykonywanych AA produkcyj- 
nych (usługowych); 

3) dotychczasowe przydziały izbowe; 

4) udział załogi w realizacji inwestycji. 


6. Udział środków własnych oraz wkład pracy załóg de- 
cyduje o proporcjonalnym partycypowaniu w rozdzielniku 
izbowym, niezależnie od przypadającej dla tych jednostek 
normalnej puli mieszkaniowej. 

§ 2. Ustalenia $ 1 nie dotyczą jednostek organizacyj- 
nych kluczowego przemysłu materiałów budowlanych, które 
wybudowane dla siebie izby mieszkalne dzielą we własnym 
zakresie. 
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DŻIENNIK URZĘDOWY MIN. BUD. i PRZEM. MAT. BUD. 


$ 3. Administracja ukończonych i oddanych do użytku 
budynków mieszkalnych realizowanych w ramach budow- 
nictwa własnego resortu, powinna być przekazana tereno- 
wym zarządom budynków mieszkalnych. 

$ 4. 1. Rozdziału izb mieszkalnych, otrzymanych z roz- 
działu dokonanego przez Komisję dokonuje w poszczególnej 
jednostce organizacyjnej, między pracowników — dyrektor 
jednostki na wniosek rady zakładowej. 

2. W przypadku sprzeciwu rady zakładowej co do de- 
cyzji dyrektora nieuwzględniającej wniosków rady dotyczą- 
cych rozdziału izb, wykonanie decyzji zostaje wstrzymane 
do czasu wydania decyzji podjętej wspólnie przez dyrektora 


terenowego zarządu budownictwa lub dyrektora właściwego 


centralnego zarządu i Zarządu Okręgowego Związku Za- 
wodowego Pracowników Budownictwa i Przemysłu Mate- 
riałów Budowlanych. 


3. Decyzja podjęta w trybie przewidzianym w ust. 2 jest A 


ostateczna. 

$ 5. Postanowienia okólnika stosuje się do rozdzielników 
izb, dokonanych po dniu 1 stycznia 1958 r. 

$6. 1. Okólnik obowiązuje od dnia 1 stycznia 1958 r. 
"2. Jednocześnie tracą moc obowiązującą pisma okólne 
Ministerstwa Budownictwa Przemysłowego: 

1) nr 6 z dnia 15 grudnia 1953 r. w sprawie planowania 


budownictwa mieszkaniowego poza terenem m. st. 


Warszawy w resorcie budownictwa przemysłowego na 
rok 1955 i lata następne; 

2) nr 80/IN z dnia 28 maja 1955 r. w sprawie uzupełnie- 
nia pisma okólnego nr 6 z dnia 15 grudnia 1953 r. 
w sprawie planowania budownictwa mieszkaniowego 
poza terenem m. st. Warszawy w resorcie budowni- 

5 > k 
ctwa przemysłowego na rok 1955 i lata następne. 


MINISTER 
St. Pietrusiewicz 


Załącznik do okólnika nr 6 Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materia- 


łów Budowlanych z dnia 4 lutego r. 


1958 r. 


- Str. 11 
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DZIENNIK URZĘDOWY MIN. BUD. I PRZEM. MAT. BUD. 


KOMUNIKAT 


Gabinet Ministra podaje do wiadomości, że okólnik nr 4 
_ Ministra Budownictwa Przemysłowego z dnia 20 stycznia 
5 1956 r. w sprawie mieszkań dla pracowników zatrudnionych 
BW. budownictwie przemysłowym (Biul. MBPrzem. nr 2, 
| poz. 8) został uchylony okólnikiem nr 16 Ministra Budow- 
_ nietwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 10 


SM 
ZR 
AS 


= w Dzienniku Ustaw ogłoszono: 


TE 


W nr 4 z 27.1.58 r. poz. 11 ustawę z 21.1.58 r. o wzmożeniu 
ochrony mienia społecznego przed szkodami wynikającymi 
-z przestępstw; 


' poz. 15 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 7.1.58 r. 
© ulgach w opłatach notarialnych i sądowych. 


r 


W nr 5 z 29.1.58 r. poz. 16 ustawę z 25.1.58 r. 0 radach 
narodowych. 


W nr 6 z 31.1.58 r. poz. 17 rozporządzenie Rady Ministrów 
13.158 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz jed- 
Sat 
a poz. 18 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 15.1.58 r. 


Ja sprawie warunków uzyskania uprawnień do wykonywa- 


nia czynności mierniczego górniczego lub asystenta mierni- 
ego górniczego. 


` 


W Monitorze Polskim ogłoszono: 


W nr 5 z 28.1.58 r. poz. 20 zarządzenie Ministra Finansów 
2 141.58 r. w sprawie zasad przeznaczania, podziału, odpro- 
= wadzania i rozliczania funduszu amortyzacyjnego i wpły- 
wów z likwidacji środków trwałych w jednostkach pań- 


_ poz. 21 zarządzenie Ministra Finansów z 14.1.58 f. w spra- 
wie planowania finansowego inwestycji; 


poz. 22 zarządzenie Ministra Finansów z 16.1.58 r. zmie- 
| niające "zarządzenie z 15.152 r. w sprawie określenia nie- 
rych przychodów podlegających opodatkowaniu według 
zepisów o podatku od wynagrodzenia; 


poz. 24 zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu 
ateriałów Budowlanych z 21.1.58 r. w sprawie zmiany 

= "stawek narzutów na normatywne koszty bezpośrednie ro- 
bót budowlano-montażowych. 


w nr 6 z 3.1158 r. poz. 26 zarządzenie Przewodniczą- 
Komisji Planowania przy Radzie Ministrów 
z 31.XIL57 r. w sprawie oznaczania artykułów wprowa- 


Przemysłu Ciężkiego 


poz. 28 zarządzenie Ministra 
rozdzielników, uzgod- 


z 31.XI1.57 r. w sprawie przydziałów, 
ień dostaw oraz warunków dostawy 


stek państwowych; - 


| Nr 3 z 10.1.58 r. Znak: OR3-8/57 w sprawie przekazania 


koksu i półkoksu. 


W nr 7 z 4.1158 r. poz. 37 uchwałę Rady Państwa 
z 1.11.58 r. w sprawie rodzaju i składu liczbowego komisji 
rad narodowych; 


poz. 38 uchwałę Rady Ministrów nr 16 z 28.1.58 r. 
w sprawie tworzenia rezerw na pokrycie roszczeń z tytułu 
niedoborów  materiałowo- towarowych i gotówkowych 
w przedsiębiorstwach uspołecznionych. 


W nr 8 z 8.11.58 r. poz. 42 zarządzenie Ministra Finansów 
z 16.1.58 r. w sprawie biegłych księgowych uprawnionych 
do udziału w komisjach rewizyjnych przedsiębiorstw pań- 
stwowych w roku 1958. 


KOMUNIKAT II 


Zostały wydane, a nie są ogłoszone w Dzienniku Urzędowym 
następujące akty normatywne: 


Zarządzenia Ministra 


Nr 307 z 31.XIL57 r. Znak: OR4-314-3/57 w sprawie połą- 
czenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: „Czecho- 
wicki Zakład Elementów Żużlobetonowych* oraz „Zakłady 
Produkcji Elementów Budowlanych — Katowice w budo- 
wie“, 

Nr 1 z 4158 r. Znak: OR2-132/58 w sprawie ustalenia 
w Centralnym Laboratorium Przemysłu Ceramiki Budo- 
wlanej „Zachód* wykazu prac wykonywanych w warun- 
kach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych uprawnia- 
jących do otrzymywania specjalnego dodatku. 

Nt 2 z 4.158 r. Znak: OR2-132/58 w sprawie ustalenia 
w Centralnym Laboratorium Przemysłu Ceramicznego wy- 
kazu prac wykonywanych w warunkach szczególnie szko- 
dliwych dla zdrowia lub uciążliwych uprawniających do 
otrzymania specjalnego dodatku. 


stolarni w Warszawie przy ul. Łączności nr 8 przez War- 
szawskie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane nr 2 Spo= 
łecznemu Przedsiębiorstwu Budowlanemu. 


Nr 4 z 13.1.58 r. Znak: TE/6/57 w sprawie przekazania nie- 
których działów pracy z Instytutu Budownictwa Mieszka- 
niowego do Instytutu Techniki Budowlanej. 


Nr 5 z 13.1.58 r. Znak: OR3/58 w sprawie przekazania be- 
toniarni we Wrocławiu przy ul. Żmigrodzkiej, Zjednoczeniu 
Budownictwa Miejskiego — Wrocław. 


Nr -6 z 13.1.58 r. Znak: OR4-304-6/58 w sprawie przekaza- 
nia kamieniołomów „Orlej“ i „Jasnochowa'', 


Nr 7 z 13.158 r. Znak: OR4-304-7/58 w sprawie przeka- 
zania kamieniołomu „Barcice“, 


Nr 9 z 24.1.58 r. Znak: GM/Pr-3-A-99/58 w sprawie objęcia 
przedsiębiorstwa: Zakłady Ceramiczne „Marianów-=Radzy- 
min* wyrób cegły. 

Nr 10 z 24.1.58-r. Znak: ZP2/58 w sprawie zasad wyna- 


gradzania pracowników umysłowych zatrudnionych w przed- 
siębiorstwach i zakładach przemysłu terenowego materia- 


łów budowlanych. i ~ 


Nr 14 z 24.1.58 r: Znak: OR2/57 w sprawie powołania Pel- 
nomocnika Ministra. Budownictwa i Przemysłu Materiałów 


az 


wlanych dó spraw surowców wtórnych żelaza i stali | 
metali nieżelaznych. 


Nr 15 z 20.158 r. Znak: GM/Pr-3-A-$1/57 w sprawie obję- 
cia przedsiębiorstwa Cegielnia „Kalinowszczyzna* — B. Za- 
kościelny i A. Stryjecki — Lublin. 


Nr 17 z 31.158 r. Znak: OR4-900/57 w sprawie zmiany na- 
zwy przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Śremskie 
akłady Ceramiki Budowlanej. 


ir 18 z 23.1.58 r. Znak: Z/P2-1/58 w sprawie zasad wyna- 
Bradzania pracowników umysłowych zatrudnionych w Strze- 
gomskich Zakładach Remontowo-Montażowych. 
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Nr 19 z 311.58 r. Znak: GM/2/30-A-84/57 w sprawie objęcia 
* 'edsiębiorstwa: Zakłady Ceramiczne J.  Rudowski 
mw. Sierpcu. 


Nr 20 z 51158 r. Znak: ZCZbyt.WT/5/30/68 w sprawie 
udiału przedsiębiorstw resortu Ministra Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych w Międzynarodo- 
wych Targach Poznańskich. | 
E = | 
Zarządzenie Ministrów: Budownictwa i Przemysłu Materia- 
bw Budowlanych oraz Rolnictwa z 3.1.58 r. w sprawie 
przekazania gospodarstwa rolnego „Minikowo“ położonego 
W powiecie Poznań. 

Zarządzenie Ministrów: Budownictwa i Przemysłu Materia- 
ów Budowlanych oraz Rolnictwa z 7.1.58 r. w sprawie prze- 
kazania gospodarstwa rolnego „Brożec* położonego w po- 
wiecie Krapkowice. 


Zarządzenie Ministrów: Budownictwa i Przemysłu Materia- | 
łów Budowlanych oraz Rolnictwa z 7.1.58 r. w sprawie 
przekazania gospodarstwa rolnego „Małyń* położonego 
w powiecie Poddębice. 

Zarządzenie Ministrów: Przemysłu Chemicznego oraz Bu- 
downictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 13.1.58 r. 
w sprawie przekazania „Piławskim Zakładom Kamienia 
Budowlanego" w Piławie Górnej Oddziału Kopalni Arsenu 
„Złoty Stok* położonego w Stroniu Śląskim. 


 Burządzenie Ministrów: Budownictwa i Przemysłu Materia- 

łów Budowlanych oraz Rolnictwa z 18.1.58 r. w sprawie 
| przekazania gospodarstwa rolnego „Przewrotne* położo- 
| nego. w powiecie Rzeszów. 
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Zarządzenie Ministrów: Budownictwa i Przemysłu Materia- 
lów Budowlanych oraz Górnictwa i Energetyki z 18.1.58 r. 
w sprawie przekazania części przedsiębiorstwa państwo- 
wege „Zjednoczenie Budownictwa Przemysłowego. — Me- 
itrobudowa w Warszawie“ na rzecz przedsiębiorstwa pań- 
stwowego „Zakład Sieci Elektrycznych Warszawa-Miasto*. 


Zarządzenie Ministrów: Budownictwa i Przemysłu Materia- 
łów Budowlanych oraz Przemysłu Ciężkiego z 27.1.58 r. 
w sprawie powołania Kierownictwa Rozruchu Walcowni 
Blach na Zimno w Hucie im. Lenina. 


| Zarządzenie Ministrów: Górnictwa i Energetyki oraz Bu- 
-downictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 5.I1.58 r. 


BUD. I PRZEM. MAT. BUD. 


| rów Budowlanych oraz Przemysłu Ciężkiego z 10.11.58 r. 


po 


Zarządzenie Ministrów: Budownictwa i Przemysłu Materia- 


w sprawie rozruchu obiektów inwestycyjnych w Hucie 
im. Lenina. 28 


Okólniki Ministra: 


Nr 1 z 7.11.58 r. Znak: GM/2/9-12/2/58 w sprawie roztocze- 
nia opieki nad organizowaną przez Związkową Federację — 
Sportową „Budowlani“ działalnością w zakresie kultury 

fizycznej. A 


Nr 2 z 10.1.58 r. Znak: GG-III/7/58 w sprawie bezpieczeń- 
stwa pracy w zakładach górniczych. i 


Nr 3 z 21.1.58 r. Znak: GG-B/57 w sprawie wykazywania 
kosztów sporządzanych dokumentacji geologicznych, kart re- 
jestracyjnych i opinii geologicznych. 3 


Nr 7 z 8.1158 r. Znak: CZZbyt.WTY6/21 w sprawie krajo- 
wych targów artykułów konsumpcyjnych. SA 


Polecenia służbowe Ministra: 


Nr 1 z 3.1.58 r. Znak: OR-3/57 w sprawie powołania Pel- 
nomocnika Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych do spraw budowy huty Warszawa. 

Nr 2 z 7.158 r. Znak: IN-MW-31/58 w sprawie powołania: 
w Departamencie Inwestycji Komisji Weryfikacyjnej do 
przeprowadzenia weryfikacji kwalifikacji zawodowych, dy- 
rektorów, zastępców dyrektorów oraz członków komisji 
weryfikacyjnych w biurach projektów podległych bezpo 
średnio Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałó 
Budowlanych. 


Nr 3 z 18.1.58 r. Znak: GM/2/9-13/1/58 w sprawie udzi 
pracowników przedsiębiorstw w kursie dla zakładowy! 
inspektorów pracy. RE” 


Nr 4 z 27.1.58 r. Znak: Pr. Bud./58 w sprawie budowy ce- 
mentowni Wiek II w Ogrodzieńcu. +38 


Nr 5 z 8.11.58 r. Znak: CZZbyt. Ex/105/58 w sprawie koordy- 
nacji zagadnień eksportowych w resorcie. 


Nr 6 z 8.1158 r. Znak: GM/2/9-13/10/58 w sprawie powo- 
łania Zespołu do opracowania resortowych przepisów doty- 
czących dostaw, robót i usług. ż 


Pisma okółne Ministerstwa: 


Nr 1 z 18.1.58 r. Znak: ZA-PL-23-0/58 w sprawie sprawo- 
zdawczości statystycznej zaopatrzenia materiałowo-technicz- 
nego na 1958 r. è 


Nr 3 z 29.1.58 r. Znak: IN/MW/414/58 w sprawie aktuali- 
zacji zleceń na rok 1958. i RZ 


Nr 4 z 411.58 r. Znak: IN/B-453/58 w sprawie budownictw: 
mieszkaniowego ze środków własnych pracowników. 


Nr 5 z 11IL58 r. Znak: ZBA5/164/58 w sprawie zasad i tryb 
załatwiania przez Zarząd Budżetowo - Administracyjny 
wszelkich spraw mieszkaniowych i lokalowych jednostek 
organizacyjnych i ich pracowników w resorcie Ministra: 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. 


Sprostowanie 


W Dzienniku Urzędowym nr 9 z 1957 r., poz. 51 wprowa- 
dza się sprostowanie: w $ 3 pkt 5) — nagłówek tabeli po- 
winien mieć następujące brzmienie: 


„5) w przedsiębiorstwach przemysłowych: 


budownictwa zatrudniających:| przemysłu materiałów 
budowlanych wg nast. 
pz: ich zaszerego- 
wania w obowiązują- 
pem systemie płac: zł 


Í 
l 
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REDAKCJA I ADMINISTRACJA > 
MINISTERSTWO BUDOWNICTWA | 

6 1 PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH OPŁATA POCZTOWA UISZCZONA RYCZAŁTEM 
Warszawa, ul. Żurawia 3/5 ; z s 
- Telefon Redakcji: 


Centrala 21-05 wewn. 585 
Telefon Administracji: (miejsce na adres odbiorcy) ` 


R Centrala 21-05 wewn. 556 

Warunki prenumeraty Dziennika Urzędowego Ministerstwa 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych — pre- 
_ numerata roczna zł 36,—. Cena pojedynczych egzemplarzy 
s M y wskazana jest na każdym egzemplarzu. Wpłacać należy do 
' - Narodowego Banku Polskiego V Oddział Miejski w War- 
| szawie na konto: „Ministerstwo Budownictwa — Zarząd Bu- Adres zwrotny: 
> Mietowoadmifistracyjny nr 1529-91-867 cz. 6 Dz. 5 zd 19*'. 


Cena zł 2,— 


BABIĄ Druk. LSW. Zam. 19le z dn. 19.11.58 r. Nakład 6.500 egz. AX 
` h M) 


